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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI 


MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 
CULTURALI E DEL TURISMO 


DECRETO 22 agosto 2017, n. 154. 


Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori 
riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legi- 
slativo 22 gennaio 2004, n. 42. 


IL MINISTRO DEI BENI 
E DELLE ATTIVITA CULTURALI 
E DEL TURISMO 


DI CONCERTO CON 


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 


Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 
1988, n. 400; 


Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, 
recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività 
culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 
1997, n. 59» e successive modificazioni; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di or- 
ganizzazione del Ministero dei beni e delle attività cultu- 
rali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione 
del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazio- 
ne della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, 
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» e suc- 
cessive modificazioni; 


Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recan- 
te «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 
generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo» e successive modificazioni, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2015; 


Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante 
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11 marzo 2016; 


Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, re- 
cante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e suc- 
cessive modificazioni; 


Visto il decreto del Ministro dell’università e della ri- 
cerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività 
culturali, 31 gennaio 2006, recante «Riassetto delle Scuo- 
le di specializzazione nel settore della tutela, gestione e 
valorizzazione del patrimonio culturale», pubblicato nel- 
la Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2006; 


Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recan- 
te «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di conces- 
sione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture», e successive modificazioni; 


Visto, in particolare, l’articolo 146, comma 4, del de- 
creto legislativo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone 
che «Con decreto del Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono 
stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e 
degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini 
dell’attestazione»; 


Visto l’articolo 147, comma 1, del decreto legislati- 
vo n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con il 
decreto di cui all’articolo 146, comma 4, sono stabiliti i 
livelli e i contenuti della progettazione di lavori concer- 
nenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi 
gli scavi archeologici, nonché i ruoli e le competenze dei 
soggetti incaricati delle attività di progettazione, direzio- 
ne dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche carat- 
teristiche del bene su cui si interviene, nonché 1 principi 
di organizzazione degli uffici di direzione lavori»); 


Visto l’articolo 147, comma 2, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con il de- 
creto di cui all’articolo 146, comma 4, sono definiti gli 
interventi relativi a beni culturali mobili, superfici deco- 
rate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni 
immobili di interesse storico artistico o archeologico, per 
i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni 
culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente»; 


Visto l’articolo 148, comma 7, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che fino all’im- 
porto di trecentomila euro «l’esecuzione dei lavori di 
somma urgenza è altresì consentita in relazione a parti- 
colari tipi di intervento individuati con il decreto di cui 
all’articolo 146, comma 4»; 


Visto l’articolo 150, comma 2, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con il de- 
creto di cui all’articolo 146, comma 4, sono stabilite spe- 
cifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi 
sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche»; 


Visto l’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016, nella parte in cui dispone che «Con de- 
creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su 
proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di 
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività 
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culturali e del turismo sono definiti i contenuti della pro- 
gettazione nei tre livelli progettuali»; 


Viste le disposizioni transitorie e di coordinamento del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, e in particolare i com- 
mi 4 e 19 dell’articolo 216, nelle parti in cui dispongono, 
rispettivamente, che «Fino alla data di entrata in vigore 
del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo 
I, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiama- 
te, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207» e «Fino alla data di entrata in vigore del 
decreto previsto dall’articolo 146, comma 4, continuano 
ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, titolo XI, 
capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi 
richiamate, e di cui all’articolo 251 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207»; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 otto- 
bre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, ser- 
vizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE»; 


Considerato che, in attuazione delle citate disposizioni, 
si rende necessario disciplinare, con riferimento ai lavori 
riguardanti beni culturali, i requisiti di qualificazione dei 
direttori tecnici e degli esecutori di lavori, i livelli e i con- 
tenuti della progettazione, le attività di progettazione e di 
direzione lavori, i tipi di intervento per i quali è consentita 
l’esecuzione di lavori di somma urgenza, nonché l’esecu- 
zione e il collaudo dei lavori, anche tenendo conto degli 
effetti derivanti dal nuovo sistema di qualificazione delle 
stazioni appaltanti; 


Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla 
Commissione speciale nell’adunanza del 9 gennaio 2017; 


Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della leg- 
ge n. 400 del 1988, con nota 12696 del 21 aprile 2017; 


ADOTTA 
il seguente regolamento: 


TrtoLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 


Art. 1. 


Ambito di applicazione 


1. Il presente regolamento disciplina gli appalti pubbli- 
ci di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito in- 
dicato come «Codice dei beni culturali e del paesaggio». 


2.1 lavori di cui al presente regolamento si articolano 
nelle seguenti tipologie: 
a) scavo archeologico, comprese le indagini archeo- 
logiche subacquee; 
b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni 
culturali immobili; 
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c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni 
culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e 
materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, 
artistico o archeologico. 


3. Per quanto non diversamente disposto nel presente 
regolamento, trovano applicazione le pertinenti disposi- 
zioni dei provvedimenti di attuazione del decreto legisla- 
tivo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito indicato come «Co- 
dice dei contratti pubblici». 


Art. 2. 


Scavo archeologico, restauro, manutenzione 
e monitoraggio 


1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazio- 
ni che consentono la lettura storica delle azioni umane, 
nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse intera- 
gito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali 
con metodo stratigrafico si recuperano le documentazio- 
ni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio 
archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresì la 
documentazione del paleoambiente anche delle epoche 
anteriori alla comparsa dell’uomo. 


2.I contenuti qualificanti e le finalità della manuten- 
zione e del restauro del patrimonio culturale sono definiti 
all’articolo 29, commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali 
e del paesaggio. 


Art. 3. 


Specificità degli interventi 


1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Co- 
dice dei beni culturali e del paesaggio, ferma restando la 
procedura di cui all’articolo 12 del medesimo Codice, gli 
interventi sui beni culturali sono inseriti nei documenti 
di programmazione dei lavori pubblici di cui all’artico- 
lo 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e sono 
eseguiti secondo i tempi, le priorità e le altre indicazioni 
derivanti dal criterio della conservazione programmata. 
A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricogni- 
zione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, 
redigono un documento sullo stato di conservazione del 
singolo bene, tenendo conto della pericolosità territoria- 
le e della vulnerabilità, delle risultanze, evidenziate nel 
piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle 
attività di prevenzione e degli eventuali interventi pre- 
gressi di manutenzione e restauro. Per i beni archeologi- 
ci tale documento illustra anche i risultati delle indagini 
diagnostiche. 
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TrroLo II 
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 


Capo I 


REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI 
RIGUARDANTI I BENI CULTURALI 


Art. 4. 
Qualificazione 


1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 146, 
commi 2 e 3, del Codice dei contratti pubblici, il presen- 
te Capo individua, ai sensi dell’articolo 146, comma 4, 
del medesimo Codice, i requisiti di qualificazione dei 
soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore 
a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni cul- 
turali di cui all’articolo 1, comma 2. 


2. Per i lavori di cui all’articolo 1, comma 2, di im- 
porto inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto 
dall’articolo 12. 


3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui 
al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 
2-B, OS 24 e OS 25, di cui all’allegato A al citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, esegui- 
ti per conto dei soggetti di cui all’articolo 3, comma I, 
lettere a), b), c), d) ed e) del Codice dei contratti pubbli- 
ci, nonché di committenti privati o in proprio, quando i 
lavori hanno avuto ad oggetto beni di cui all’articolo 1, 
comma 1, la certificazione rilasciata ai soggetti esecuto- 
ri deve contenere anche l’attestato dell’autorità preposta 
alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli 
interventi eseguiti. 


4. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, super- 
fici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati 
di beni immobili di interesse storico, artistico ed archeo- 
logico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché 
quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all’artico- 
lo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, fermo restando quanto previsto dall’arti- 
colo 148, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, 
trova applicazione quanto previsto dal presente Titolo sul 
possesso dei requisiti di qualificazione. 


ATTI. 
Requisiti generali 


1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e 
seguenti del Codice dei contratti pubblici, l’iscrizione 
dell’impresa al registro istituito presso la competente ca- 
mera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 
prescritta dall’articolo 83, comma 3, del Codice dei con- 
tratti pubblici, deve essere relativa: 4) per i lavori inerenti 
a scavi archeologici, a scavi archeologici; 5) per i lavori 
inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali 
mobili e di superfici decorate di beni architettonici e ma- 
teriali storicizzati di beni immobili culturali, a conserva- 
zione e restauro di opere d’arte; c) per i lavori inerenti al 
restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, 
a conservazione e restauro di opere d’arte; d) per i lavori 
inerenti al verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, 
lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a 
parchi e giardini. 
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Art. 6. 
Requisiti speciali 


1.1 requisiti di ordine speciale per la qualificazione ne- 
cessaria all’esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 1 
sono: 


a) idoneità tecnica; 
b) idoneità organizzativa; 
c) adeguata capacità economica e finanziaria. 


Art. 7. 


Idoneità tecnica 


_ 1. L’idoneità tecnica è dimostrata dalla presenza di tutti 
i requisiti di seguito elencati: 


a) idonea direzione tecnica, anche coincidente 
con la titolarità dell’impresa, secondo quanto previsto 
dall’articolo 13; 


b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all’articolo 1, 
per un importo complessivo non inferiore al settanta per 
cento dell’importo della classifica per cui è chiesta la 
qualificazione. 


2. L'impiego temporalmente illimitato dei certifica- 
ti di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione è 
consentito, a condizione che sia rispettato il principio di 
continuità nell’esecuzione dei lavori, a prova dell’attuale 
idoneità a eseguire interventi nella categoria per la quale 
è richiesta l’attestazione, oppure che sia rimasta invariata 
la direzione tecnica dell’impresa. 


3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, 
i requisiti di idoneità tecnica maturati dall’impresa ceden- 
te sono mutuabili a condizione che nella cessione vi sia 
anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la 
direzione dei lavori della cui certificazione ci si vuole va- 
lere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell’or- 
ganico del cessionario per un periodo di almeno tre anni. 


4. Ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del Codice dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono prevede- 
re, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico 
regime di premialità per le offerte presentate da impre- 
se che si avvalgano nella progettazione e nell’esecuzio- 
ne dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati 
dalle scuole di cui al decreto del Ministro dell’università 
e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e 
le attività culturali, 31 gennaio 2006, recante «Riassetto 
delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, 
gestione e valorizzazione del patrimonio culturale». 


Art. 8. 
Idoneità organizzativa 


1. Per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano 
avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito 
da dipendenti superiore a cinque unità l’idoneità organiz- 
zativa è dimostrata dalla presenza dei requisiti indicati nel 
presente articolo. I restauratori, i collaboratori restaurato- 
ri di cui al comma 3 e gli archeologi di cui al comma 4 
del presente articolo hanno un rapporto di lavoro a tempo 
determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vi- 
gente in materia con l’impresa. 
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2. Con riferimento alla categoria OG 2, tale idoneità è 
dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente 
un costo complessivo, composto da retribuzione e stipen- 
di, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quie- 
scenza, non inferiore al quindici per cento dell’importo 
dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano 
stati realizzati nel decennio antecedente la data di sotto- 
scrizione del contratto con la società organismo d’attesta- 
zione, di cui almeno il quaranta per cento per personale 
operaio. In alternativa a quanto previsto dal precedente 
periodo, l’idoneità organizzativa è dimostrata dall’aver 
sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo 
indeterminato un costo complessivo non inferiore al die- 
ci per cento dell’importo dei lavori che rientrano nella 
categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio 
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la 
società organismo d’attestazione, di cui almeno l’ottanta 
per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di 
laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Il 
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente 
è documentato dal bilancio corredato dalla relativa nota 
di deposito e riclassificato in conformità delle direttive 
europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua 
redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazio- 
ne, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell’or- 
ganico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la 
corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai mo- 
delli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati 
all’INPS e all’INAIL e alle casse edili in ordine alle retri- 
buzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi. 


3. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, 
tale idoneità è dimostrata dalla presenza di restauratori di 
beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero 
non inferiore al venti per cento dell’organico complessivo 
dell’impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori 
di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in nume- 
ro non inferiore al quaranta per cento del medesimo orga- 
nico. La presenza di collaboratori restauratori può essere 
sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni cultura- 
li. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo del 
presente comma, l’idoneità organizzativa dell’impresa è 
dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente 
con qualifica di restauratore e di collaboratore restaurato- 
re di beni culturali, un costo complessivo, composto da re- 
tribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti 
ai fondi di quiescenza, non inferiore al quaranta per cento 
dell’importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 
2-A e OS 2-B, come precisate dall’articolo 28, comma 4, 
e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la 
data di sottoscrizione del contratto con la società organi- 
smo d’attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i 
costi di cui al periodo precedente corrispondono alla retri- 
buzione convenzionale stabilita annualmente dall’Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Il calcolo 
delle unità previste dai precedenti periodi è effettuato con 
l’arrotondamento all’unità superiore. Per le imprese che 
nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di 
lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferio- 
re a cinque unità l’idoneità organizzativa con riferimento 
alle categorie OS 2-A ed OS 2-B è comprovata dalla pre- 
senza di almeno un restauratore di beni culturali. 
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4. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla 
categoria OS 25, l’idoneità organizzativa è dimostrata 
dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti 
dal decreto ministeriale di cui all’articolo 25, comma 2, 
del Codice dei contratti pubblici, in numero non inferiore 
al trenta per cento dell’organico complessivo, con arro- 
tondamento all’unità superiore. In alternativa a quanto 
previsto dal periodo precedente, l’idoneità organizzativa 
dell’impresa è dimostrata dall’aver sostenuto per il per- 
sonale dipendente con qualifica di archeologo, un costo 
complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contri- 
buti sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non 
inferiore rispettivamente al trenta per cento dell’importo 
dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano 
stati realizzati nel decennio antecedente la data di sotto- 
scrizione del contratto con la società organismo d’attesta- 
zione. Per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano 
avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito 
da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l’idoneità or- 
ganizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di 
cui alla categoria OS 25, è comprovata dalla presenza di 
almeno un archeologo. 


Art. 9. 


Capacità economica e finanziaria 


1. L’adeguata capacità economica e finanziaria 
dell’esecutore dei lavori è dimostrata dall’impresa esecu- 
trice secondo quanto previsto dagli articoli 83, comma 2, 
84 e 86 del Codice dei contratti pubblici. 


2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle 
categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l’adeguata capacità 
economica e finanziaria è dimostrata da idonee referenze 
bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all’eserci- 
zio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385. 


Art. 10. 


Modalità di verifica ai fini dell’attestazione 


1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui agli 
articoli 83, comma 2, e 84, comma 2, del Codice dei con- 
tratti pubblici, i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del 
presente decreto sono attestati dalle SOA nell’ambito del- 
la procedura di qualificazione delle imprese. 


Art. ll. 


Lavori utili per la qualificazione 


1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all’ar- 
ticolo 7 contiene la dichiarazione dei committenti che i 
lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con 
buon esito. Tale certificazione non coincide con il con- 
suntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di 
cui al comma 9, lettera a) dell’articolo 102 del Codice dei 
contratti pubblici. 


2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo commit- 
tente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, può 
essere rilasciato un unico certificato con la specificazione 
dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni. 


3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell’en- 
trata in vigore del presente decreto se accompagnati o in- 
tegrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall’au- 
torità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati 
realizzati. 
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4.Ilavori possono essere utilizzati ai fini di cui all’arti- 
colo 7 solo se effettivamente eseguiti dall’impresa, anche 
se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L’impre- 
sa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualifica- 
zione i lavori affidati in subappalto. 


5. Le stazioni appaltanti, dopo l’attestazione del buon 
esito di cui al comma successivo, aggiornano, entro i suc- 
cessivi trenta giorni, la Banca Dati Nazionale dei Contrat- 
ti Pubblici di cui all’articolo 213, comma 8, del Codice 
dei contratti pubblici. 


6. Al fine di garantire il corretto esercizio dell’attività 
di vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla 
tutela del bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio 
del certificato di esecuzione dei lavori, di cui all’artico- 
lo 84, comma 7, lettera 5), del Codice dei contratti pub- 
blici, accertata la regolarità delle prestazioni eseguite, 
attestano il buon esito dei lavori svolti. 


Art. 12. 


Lavori di importo inferiore a 150.000 euro 


1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monito- 
raggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili 
e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali 
storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico 
e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici 
sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, 
le imprese devono possedere i seguenti requisiti, anche 
attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta: 


a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio an- 
tecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data 
dell’invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria e, 
ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento 
allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono 
le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in 
base alla disciplina vigente, per un importo complessivo 
non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo 
restando il principio della continuità nell’esecuzione dei 
lavori di cui all’articolo 7, comma 2 0, in alternativa, ave- 
re il direttore tecnico previsto dall’articolo 7, comma 1, 
lettera a); 


b) avere un organico determinato secondo quanto 
previsto dall’articolo 8 sull’idoneità organizzativa; 


c) essere iscritte alla competente Camera di com- 
mercio, industria, artigianato e agricoltura. 


2.1 requisiti di cui al comma I, autocertificati ai sensi 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di parte- 
cipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una 
certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’au- 
torità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenu- 
ti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione 
appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per 
i lavori e le attività di cui al comma 1, di importo com- 
plessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di 
buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una 
amministrazione aggiudicatrice. 
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Capo II 
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI DIRETTORI TECNICI 


Art. 13. 


Direttore tecnico 


1. La direzione tecnica può essere assunta da un singo- 
lo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rap- 
presentante dell’impresa, o da più soggetti. 


2. Il soggetto o i soggetti designati nell’incarico di 
direttore tecnico non possono rivestire, per la durata 
dell’appalto, analogo incarico per conto di altre imprese 
qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II; essi pertanto 
producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di 
unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona 
diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentan- 
te, dall’amministratore e dal socio, questi deve essere un 
dipendente dell’impresa stessa o ad essa legato mediante 
contratto d’opera professionale regolarmente registrato. 


3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente 
decreto è affidata: 


a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti 
iscritti all’albo professionale - Sezione A degli architet- 
ti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso 
di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. 
I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto 
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 
svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono con- 
servare l’incarico presso la stessa impresa; 


b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con 
riferimento allo specifico settore di competenza a cui si ri- 
feriscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei 
lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni 
culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di 
alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli al- 
tri soggetti di cui all’articolo 29, comma 9, del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, o in possesso di laurea 
magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, 
fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5; 


c) relativamente alla categoria OS 25, a sogget- 
ti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale 
di cui all’articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti 
pubblici. 


4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, è richiesto al- 
tresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel set- 
tore dei lavori su beni culturali di cui al presente regola- 
mento, attestata ai sensi degli articoli 87 e 90 del decreto 
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, 
fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 83, 
comma 2 del Codice dei contratti pubblici. 


5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, la 
direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori 
di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica 
ai sensi dell’articolo 182, del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla 
data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre 
distinti incarichi di direzione tecnica nell’ambito di lavori 
riferibili alle medesime categorie. 
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6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 
i requisiti vengono autocertificati e sottoposti alle verifi- 
che e controlli di cui al decreto del Presidente della Re- 
pubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 


TrroLo II 


PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI LAVORI 
RIGUARDANTI I BENI CULTURALI 


Capo I 
LIVELLI E CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE 


Art. 14. 


Attività di progettazione 


1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli 
articoli 15, 16, 17, 18 e 19, i cui contenuti sono quelli pre- 
visti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra- 
sporti, emanato ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del Co- 
dice dei contratti pubblici, fatto salvo in ogni caso quanto 
stabilito dal comma 6 del presente articolo. L’elenco degli 
elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione 
è esaustivo e sostitutivo rispetto all’elenco dei documenti 
che fanno parte dei medesimi livelli di cui al decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato ai sensi 
dell’articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. 
Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Codice dei beni cul- 
turali e del paesaggio, il Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo definisce, entro sei mesi dall’entrata 
in vigore del presente decreto, linee di indirizzo, norme tec- 
niche e criteri ulteriori preordinati alla progettazione e alla 
esecuzione di lavori sui beni di cui all’articolo 1. 


2. La scheda tecnica di cui all’articolo 147, comma 2, 
del Codice dei contratti pubblici è finalizzata all’indivi- 
duazione delle caratteristiche del bene oggetto di inter- 
vento e descrive gli aspetti di criticità della conservazione 
del bene culturale prospettando gli interventi opportuni. 


3. L'affidamento dei lavori riguardanti i beni culturali, 
indicati all’articolo 1, è disposto, di regola, sulla base del 
progetto esecutivo. 


4. La progettazione esecutiva può essere omessa nelle 
seguenti ipotesi: 

a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici de- 
corate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni 
immobili di interesse storico, artistico o archeologico, al- 
lorché non presentino complessità realizzative, quali ad 
esempio la ripulitura ed altri interventi che presentano 
caratteristiche di semplicità e serialità; 


b) negli altri casi, qualora il responsabile unico del 
procedimento, accertato che la natura e le caratteristiche del 
bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non 
consentire l’esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comun- 
que presentino soluzioni determinabili solo in corso d’opera, 
disponga l’integrazione della progettazione in corso d’opera, 
il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura 
nel quadro economico. L’impresa esecutrice dei lavori sot- 
topone al responsabile unico del procedimento la documen- 
tazione riguardante la progettazione integrativa, che viene 
approvata previa valutazione della stazione appaltante. 
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5. Nei casi di cui al comma 4 l’affidamento dei lavori 
può avvenire sulla base del progetto definitivo. 


6. Per ogni intervento, il responsabile unico del proce- 
dimento, nella fase di progettazione di fattibilità, stabi- 
lisce il successivo livello progettuale da porre a base di 
gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base 
della natura e delle caratteristiche del bene e dell’inter- 
vento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di de- 
finizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli 
progettuali, salvaguardandone la qualità. 


Art. 15. 


Progetto di fattibilità tecnica ed economica 


1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, 
comma 5, del Codice dei contratti pubblici, il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica consiste in una relazione 
programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato 
per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, 
con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle 
conoscenze è la risultante della lettura dello stato esisten- 
te e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine 
che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene 
culturale e del suo contesto storico e ambientale. 


2. Sono documenti del progetto di fattibilità: 
a) la relazione generale; 
b) la relazione tecnica; 
c) le indagini e ricerche preliminari; 
d) la planimetria generale ed elaborati grafici; 


e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura 
dei piani della sicurezza; 


la scheda tecnica di cui all’articolo 16; 
g) il calcolo sommario della spesa; 

h) il quadro economico di progetto; 

i) il crono programma dell’intervento; 


1) il documento di fattibilità delle alternative proget- 
tuali, a esclusione dei casi di lavori che non comportano 
nuove costruzioni; 

m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei 
casi di lavori che non comportano nuove costruzioni 0 
installazioni o impiantistica. 

3. Il progetto di fattibilità comporta indagini e ricerche 
volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le 
scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondi- 
re nel progetto definitivo nonché per la stima del costo 
dell’intervento medesimo. 


4. Le indagini e ricerche di cui al comma 4 riguardano: 

a) l’analisi storico-critica; 

b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione; 

c) il rilievo e la documentazione fotografica dei 
manufatti; 

d) la diagnostica; 

e) l’individuazione del comportamento strutturale e 
l’analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei 
dissesti; 

) l’individuazione degli eventuali apporti di altre di- 
scipline afferenti. 
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5. In ragione della complessità dell’intervento in rela- 
zione allo stato di conservazione ed ai caratteri storico-ar- 
tistici del manufatto il progetto di fattibilità può limitarsi 
a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono 
strettamente necessarie per una prima reale individuazio- 
ne delle scelte di intervento e dei relativi costi. 


Art. 16. 


Scheda tecnica 


1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tec- 
niche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni 
culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche 
dovute a precedenti interventi, in modo da dare un qua- 
dro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene 
e fornisce altresì indicazioni di massima degli interventi 
previsti e delle metodologie da applicare. 


2. Nella scheda tecnica sono individuate e classifica- 
te, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazio- 
ne dell’interesse culturale che interessa il bene oggetto 
dell’intervento, le superfici decorate di beni architettonici 
e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse sto- 
rico artistico o archeologico oggetto dell’intervento. 


3. Nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione 
o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di 
beni architettonici e materiali storicizzati di beni immo- 
bili di interesse storico, artistico o archeologico la sche- 
da tecnica è redatta da un restauratore di beni culturali, 
qualificato ai sensi della normativa vigente. Nel caso di 
lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica è redatta 
da un archeologo. 


4. Nell’ambito del procedimento di autorizzazione di 
cui agli articoli 21 e 22 del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, la scheda tecnica, prima della definizione del 
progetto di fattibilità tecnica ed economica, è sottoposta 
al soprintendente competente, che ne approva i contenuti 
entro quarantacinque giorni, aggiornando, ove necessa- 
rio, il provvedimento di dichiarazione dell’interesse cul- 
turale che interessa il bene oggetto dell’intervento. 


Art. 17. 


Progetto definitivo 


1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indi- 
cazioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica 
approvato, studia il bene con riferimento all’intero com- 
plesso e al contesto ambientale in cui è inserito; approfon- 
disce gli apporti disciplinari necessari e definisce i colle- 
gamenti interdisciplinari; definisce in modo compiuto le 
tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguar- 
danti le singole parti del complesso; prescrive le modalità 
esecutive delle operazioni tecniche; definisce gli indirizzi 
culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attri- 
buita al bene attraverso una conoscenza compiuta dello 
stato di fatto; configura nel complesso un giudizio gene- 
rale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di 
intervento con particolare riguardo all’esigenza di tutela 
edai fattori di degrado. 


pe 
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2. Sono documenti del progetto definitivo: 
a) la relazione generale; 
b) le relazioni tecniche e specialistiche; 
c) i rilievi e documentazione fotografica; 
d) gli elaborati grafici; 
e) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 
S Velenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 


g) il computo metrico-estimativo e quadro 
economico; 


h) i piani di sicurezza e di coordinamento; 

i) il cronoprogramma; 

1) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli ele- 
menti tecnici; 


m) lo schema di contratto e capitolato speciale di 
appalto, nei casi di affidamento dei lavori sulla base del 
progetto definitivo; 


n) il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti. 


Art. 18. 


Progetto esecutivo 


1. Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, en- 
trando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le 
esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di 
intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole 
parti del complesso; prescrive le modalità tecnico-esecu- 
tive degli interventi; è elaborato sulla base di indagini di- 
rette ed adeguate campionature di intervento, giustificate 
dall’unicità dell’intervento conservativo; indica i control- 
li da effettuare in cantiere nel corso dei lavori. 

2. Sono documenti del progetto esecutivo: 

a) la relazione generale; 

b) le relazioni specialistiche; 

c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli 
delle strutture e degli impianti; 

d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

e) il piano di monitoraggio e manutenzione dell’ope- 
ra e delle sue parti; 

)) il piano di sicurezza e di coordinamento; 

g) il computo metrico-estimativo e 
economico; 

h) il cronoprogramma; 

i) l’elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

1) il capitolato speciale di appalto e schema di 
contratto. 


quadro 


Art. 19. 


Progettazione dello scavo archeologico 


1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei 
lavori di scavo archeologico per finalità di ricerca ar- 
cheologica disciplina l’impianto del cantiere di ricerca 
e individua i criteri per la definizione della progressione 
temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel 
corso dell’esecuzione dell’attività di scavo, nonché 1 tipi e 
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i metodi di intervento. Il progetto di fattibilità è costituito 
da una relazione programmatica delle indagini necessarie 
e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, svi- 
luppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i 
pertinenti elaborati grafici. 


2. La relazione di cui al comma | illustra i tempi e i 
modi dell’intervento, relativi sia allo scavo sia alla con- 
servazione dei reperti, sia al loro studio e pubblicazione, 
ed è redatta da archeologi in possesso di specifica espe- 
rienza e capacità professionale coerenti con l’intervento. 
Essa comprende altresì un calcolo sommario della spe- 
sa, il quadro economico di progetto, il cronoprogramma 
dell’intervento e le prime indicazioni e misure finalizzate 
alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per 
la stesura dei piani di sicurezza. 


3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una 
lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce de- 
gli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte. 


4. Le indagini di cui al comma 1 consistono in: 
a) rilievo generale; 
b) ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche; 
c) indagini complementari necessarie. 


5. Il progetto di fattibilità, qualora non sia stato pre- 
disposto dai competenti uffici del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, viene comunicato al 
Soprintendente competente. 


6. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeolo- 
gico per finalità di ricerca, nel quale confluiscono i ri- 
sultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, 
comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed 
economiche relative alle diverse fasi e tipologie di inter- 
vento e indica la quantità e la durata di esse e comprende 
altresì il piano di sicurezza e coordinamento. 


7.Le fasi di cui al comma 6 comprendono: 
a) rilievi ed indagini; 
b) scavo; 
c) documentazione di scavo, quali giornali di sca- 


vo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e 
fotografica; 


d) restauro dei reperti mobili ed immobili; 


e) schedatura preliminare dei reperti e loro imma- 
gazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sot- 
toporre ad analisi; 


/) studio e pubblicazione; 


g) forme di fruizione anche con riguardo alla si- 
stemazione e musealizzazione del sito o del contesto 
recuperato; 


h) manutenzione programmata. 


8. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeolo- 
gico per finalità di ricerca contiene inoltre la definizio- 
ne delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di 
prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare 
a imprese in possesso di requisiti specifici ove non cura- 
te dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo 
caso, il progetto definitivo viene comunicato al Soprin- 
tendente competente. 
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9. Il progetto esecutivo, ove redatto ai sensi dell’artico- 
lo 147 del Codice dei contratti pubblici, indica in modo 
compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagi- 
ni eseguite, le modalità tecniche ed esecutive delle varie 
fasi operative, indicando 1 controlli da effettuare in can- 
tiere nel corso dei lavori. 


Art. 20. 


Progettazione di lavori di impiantistica 
e per la sicurezza 


1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la 
sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di appro- 
fondimento, prevedono l’impiego delle tecnologie più 
idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti 
e di quanto necessario per la sicurezza nella organizza- 
zione tipologica e morfologica dei complessi di interesse 
storico-artistico e ad offrire prestazioni, compatibilmente 
con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze 
storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edi- 
fici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di 
sicurezza in fase di esercizio e il programma di manuten- 
zione programmata con le scorte di magazzino necessarie 
per garantire la continuità del servizio. 


Art. 21. 
Verifica dei progetti 


1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del 
Codice dei contratti pubblici, per i progetti di lavori rela- 
tivi a beni culturali, la stazione appaltante provvede diret- 
tamente all’attività di verifica, avvalendosi altresì: 


a) nei casi di interventi su beni mobili culturali, 
superfici decorate di beni architettonici e materiali sto- 
ricizzati di beni immobili di interesse storico artistico 0 
archeologico: 


1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecni- 
ca di cui all’articolo 16, sempre che non abbia assunto il 
ruolo di progettista dell’intervento da attuare; 


2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente 
ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo pro- 
fessionale di restauratore, in possesso di specifica espe- 
rienza e capacità professionale coerente con l’intervento, 
che non abbia partecipato alla redazione del progetto; 


b) nei casi di interventi su beni culturali immobili: 


1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecni- 
ca di cui all’articolo 16, sempre che non abbia assunto il 
ruolo di progettista dell’intervento da attuare; 


2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente 
ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo pro- 
fessionale di architetto, in possesso di specifica esperien- 
za e capacità professionale coerente con l’intervento, che 
non abbia partecipato alla redazione del progetto; 


c) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese 
le indagini archeologiche subacquee: 


1) del soggetto che ha predisposto la scheda tecni- 
ca di cui all’articolo 16, sempre che non abbia assunto il 
ruolo di progettista dell’intervento da attuare; 
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2) ovvero di un funzionario tecnico, appartenente 
ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica 
di archeologo in possesso di specifica esperienza e ca- 
pacità professionale coerente con l’intervento, che non 
abbia partecipato alla redazione del progetto. 


2. Il responsabile del procedimento può disporre mo- 
tivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di 
progettazione posto alla base dell’affidamento dei lavori. 


Capo II 


SOGGETTI INCARICATI DELL’ ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E 
DIREZIONE LAVORI 


Art. 22. 


Progettazione, direzione lavori e attività accessorie 


1. Secondo quanto disposto dall’articolo 147, com- 
ma 1, del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle 
linee guida dell’ Autorità nazionale anticorruzione in ma- 
teria di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria, per i lavori concernenti i beni culturali di 
cui al presente decreto, nei casi in cui non sia prevista 
l’iscrizione a un ordine o collegio professionale, le pre- 
stazioni relative alla progettazione di fattibilità, definitiva 
ed esecutiva possono essere espletate anche da un sogget- 
to con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi 
della vigente normativa, ovvero, secondo la tipologia dei 
lavori, da altri professionisti di cui all’articolo 9-bis del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, in entrambi i 
casi in possesso di specifica competenza coerente con 
l’intervento da attuare. 


2. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivi- 
tà del responsabile unico del procedimento e del dirigen- 
te competente alla formazione del programma triennale 
comprendono un restauratore di beni culturali qualificato 
ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la ti- 
pologia dei lavori, altro professionista di cui all’artico- 
lo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In 
ambedue 1 casi sono richiesti un’esperienza almeno quin- 
quennale e il possesso di specifiche competenze coerenti 
con l’intervento. 


3. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, super- 
fici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati 
di beni immobili di interesse storico artistico o archeo- 
logico, oppure scavi archeologici, il restauratore oppure 
altro professionista di cui al comma 2, all’interno dell’uf- 
ficio di direzione dei lavori, ricopre il ruolo di assistente 
con funzioni di direttore operativo. 


4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere 
espletate da funzionari tecnici delle stazioni appaltanti, in 
possesso di adeguata professionalità in relazione all’in- 
tervento da attuare. 
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TrroLo IV 
SOMMA URGENZA 


Art. 23. 


Tipi di intervento per i quali è consentita l’esecuzione 
di lavori con il regime di somma urgenza 


1. L'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto è 
consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ri- 
tardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla 
tutela del bene, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pe- 
ricolo e fino all’importo di trecentomila euro, secondo le 
modalità e le procedure di cui all’articolo 163 del Codice 
dei contratti pubblici. 


TitoLo V 


ESECUZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI 
RIGUARDANTI I BENI CULTURALI 


Art. 24. 
Collaudo 


1. Per il collaudo in corso d’opera di cui all’artico- 
lo 150 del Codice dei contratti pubblici la composizio- 
ne dell’organo che vi provvede è determinata dai commi 
successivi del presente articolo. 


2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 
2 l’organo di collaudo comprende anche un restauratore 
con esperienza almeno quinquennale in possesso di spe- 
cifiche competenze coerenti con l’intervento. 


3. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 
2-A e OS 2-B l’organo di collaudo comprende anche un 
restauratore con esperienza almeno quinquennale in pos- 
sesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento, 
nonché uno storico dell’arte o un archivista o un biblio- 
tecario in possesso di specifica esperienza e capacità pro- 
fessionale coerente con l’intervento. 


4. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 
l’organo di collaudo comprende anche un archeologo in 
possesso di specifica esperienza e capacità professionale 
coerenti con l’intervento nonché un restauratore entrambi 
con esperienza almeno quinquennale in possesso di spe- 
cifiche competenze coerenti con l’intervento. 


5. Possono far parte dell’organo di collaudo, limitata- 
mente ad un solo componente, e fermo restando il nu- 
mero complessivo dei membri previsto dalla vigente nor- 
mativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e 
inquadrati con qualifiche di storico dell’arte, archivista 
o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno 
cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici. 


Art. 25. 


Lavori di manutenzione 


1.Ilavori di manutenzione, in ragione della natura del 
bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non 
richiedere l’elaborazione di tutta la documentazione non- 
ché le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli 


SAUNA 
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di progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, e 
sono eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di 
monitoraggio e manutenzione, anche sulla base di una pe- 
rizia di spesa contenente: 

a) la descrizione del bene corredata da sufficienti 
elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala; 

b) il capitolato speciale con la descrizione delle ope- 
razioni da eseguire ed 1 relativi tempi; 


c) il computo metrico-estimativo; 

d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni; 
e) il quadro economico; 

)) il piano della sicurezza e coordinamento. 


Art. 26. 


Consuntivo scientifico e vigilanza 
sull’esecuzione dei lavori 


1. AI termine del lavoro sono predisposti dal direttore 
dei lavori, i documenti previsti dall’articolo 102, com- 
ma 9, del Codice dei contratti pubblici contenenti la docu- 
mentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto 
prima, durante e dopo l’intervento nonché l’esito di tutte 
le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i 
futuri interventi. 

2. La relazione è conservata presso la stazione appal- 
tante ed è trasmessa in copia alla soprintendenza compe- 
tente, anche a fini di monitoraggio dell’applicazione del 
presente regolamento. 


3. Nel corso dell’esecuzione dei lavori la stazione ap- 
paltante e l’ufficio preposto alla tutela del bene culturale 
vigilano costantemente sul rispetto dell’articolo 29, com- 
ma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sul 
mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requi- 
siti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 
2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG 2, adottando, in caso di 
inosservanza, i provvedimenti sanzionatori previsti dalla 
normativa vigente. 


TiroLo VI 
DISPOSIZIONI FINALI 


Art. 27. 


Abrogazioni 


1. Ai sensi dell’articolo 216, comma 19, del Codice dei 
contratti pubblici, dall’entrata in vigore del presente de- 
creto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla 
Parte II, Titolo XI, Capi I e II, nonché gli allegati o le 
parti di allegati ivi richiamate, e di cui all’articolo 251 del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, 
n. 207 ed è abrogato il decreto del Ministro per i beni e 
le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, recante «Rego- 
lamento concernente individuazione dei requisiti di qua- 
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lificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e 
manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di 
beni architettonici», e successive modificazioni, pubbli- 
cato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. 


Art. 28. 


Disposizioni transitorie e finali 


1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo 
giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale. 


2. Le disposizioni dettate dal Titolo III, Capo I, si ap- 
plicano a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di 
cui all’articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti 
pubblici. 


3.Ibandi e gli avvisi di gara concernenti lavori su beni 
culturali restano disciplinati dalle previgenti disposizio- 
ni, quando la loro pubblicazione sia intervenuta anterior- 
mente all’entrata in vigore del presente decreto. 


4. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’ar- 
ticolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le 
categorie OS 2-A e OS 24 di cui all’allegato A al decreto 
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ri- 
comprendono anche i lavori relativi, rispettivamente, ai 
materiali storicizzati di beni culturali immobili e al verde 
storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f), del Co- 
dice dei beni culturali e del paesaggio. Il rinvio contenuto 
nel presente regolamento alle categorie OG-2, OS 2-A, 
OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui all’allegato A al decreto 
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, 
ovunque ricorra, dalla data di entrata in vigore del decreto 
previsto all’articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti 
pubblici, si intende riferito alle corrispondenti categorie 
indicate nel medesimo decreto. 


5. Per i lavori eseguiti all’estero si continua ad appli- 
care la disciplina prevista dall’articolo 84 del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, fino all’ema- 
nazione del decreto di cui all’articolo 83, comma 2, del 
Codice dei contratti pubblici. 


6. La qualifica di restauratore di beni culturali è acqui- 
sita ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei beni culturali 
e del paesaggio. Nelle more del completamento della pro- 
cedura di attribuzione della qualifica di restauratore, di 
cui all’articolo 182, del Codice dei beni culturali e del pa- 
esaggio, attraverso la pubblicazione dei relativi elenchi, i 
soggetti in possesso dei requisiti di legge possono prose- 
guire lo svolgimento di attività lavorative e professionali. 
A tal fine tutte le stazioni appaltanti e gli uffici preposti 
alla tutela valutano l’idoneità allo svolgimento dei lavori 
di restauro da parte dei soggetti esecutori sulla base del- 
la qualificazione conseguita ai sensi dell’articolo 29, del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio o sulla base di 
ulteriori requisiti di qualificazione presentati. 
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà 
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarlo e di farlo osservare. 


Roma, 22 agosto 2017 


Il Ministro dei beni 
e delle attività culturali 
e del turismo 
FRANCESCHINI 


Il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti 
DELRIO 


Visto, il Guardasigilli: ORLANDO 


Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2017 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e 
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2080 


NOTE 


AVVERTENZA: 


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio- 
ne competente in materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico 
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei 
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali 
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura 
delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano inva- 
riati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 


Note alle premesse: 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 17, comma 3, della legge 
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamen- 
to della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 


«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen- 
ti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate 
al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali 
regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse- 
re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di 
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali 
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei 
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al 
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 


— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del 
Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 
15 marzo 1977, n. 599), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 
1998, n. 250. 


— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 
2014, n. 171 (Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collabora- 
zione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della 
performance, a norma dell’art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, 
n. 89, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2014, n. 274. 


— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, 
n. 137), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, 
S.0. n. 28. 


— Si riporta il testo vigente degli articoli 146, comma 4; 147, com- 
mi l e 2; 148, comma 7; 150, comma 2; 23, comma 3; 216, commi 4 
e 19, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti 
pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.: 


«Art. 146 (Qualificazione). — (Omissis). 
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4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da 
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codi- 
ce, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli 
esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell’attestazione. Il 
direttore tecnico dell’operatore economico incaricato degli interventi di 
cui all’art. 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere 
la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vi- 
gente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente 
comma, si applica l’art. 216, comma 19.». 


«Art. 147 (Livelli e contenuti della progettazione). — 1. Con il 
decreto di cui all’art. 146, comma 4, sono altresì stabiliti i livelli e i 
contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di 
cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonché i ruoli 
e le competenze dei soggetti incaricati delle attività di progettazione, 
direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche 
del bene su cui si interviene, nonché i principi di organizzazione degli 
uffici di direzione lavori. 


2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali è richiesta, in sede 
di progetto di fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata 
all’individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, 
redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in 
relazione all’oggetto dell’intervento. Con il decreto di cui all’art. 146, 
comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, su- 
perfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni im- 
mobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda 
deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi 
dalla normativa vigente.» 


«Art. 148 (Affidamento dei contratti). — (Omissis). 


7. L’esecuzione dei lavori di cui al presente capo è consentita nei 
casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla 
pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino all’importo di trecento- 
mila euro, secondo le modalità di cui all’art. 163 del presente codice. 
Entro i medesimi limiti di importo, l’esecuzione dei lavori di somma 
urgenza è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento 
individuati con il decreto di cui all’art. 146, comma 4.). 


«Art. 150 (Collaudo). — (Omissis). 


2. Con il decreto di cui all’art. 146, comma 4, sono stabilite speci- 
fiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali 
in relazione alle loro caratteristiche.)). 


«Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le conces- 
sioni di lavori nonché per i servizi). 


3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su pro- 
posta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Mi- 
nistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro 
dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti 
della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al 
primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro 
esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data 
di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’art. 216, comma 4.). 


«Art. 216 (Disposizioni 
— (Omissis). 


transitorie e di coordinamento). 


4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 23, 
comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, 
titolo II, capo I, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate 
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino 
all’adozione delle tabelle di cui all’art. 23, comma 16, continuano ad 
applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in 
materia. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 23, 
comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono 
essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente pre- 
viste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito 
almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle 
lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di si- 
curezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi del- 
la sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in 
vigore del medesimo decreto, l’esecuzione dei lavori può prescindere 
dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora 
si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di ma- 
nutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali 
delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di 
coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza 
da non assoggettare a ribasso. 
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(Omissis). 

19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto 
dall’art. 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui 
agli alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di 
allegati ivi richiamate, e di cui all’art. 251 del decreto del Presidente del 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.» 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, 
n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislati- 
vo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, 
n. 288, S.0. 


Note all'art. 1: 


— Peri riferimenti al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si 
veda nelle note alle premesse. 


— Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si 
veda nelle note alle premesse. 


Note all'art. 2: 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 29, commi 3 e 4, del citato 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 


«3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli 
interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al 
mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità 
del bene e delle sue parti. 


4. Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un 
complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero 
del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori 
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio 
sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’interven- 
to di miglioramento strutturale.)». 


Note all’art. 3: 


— Si riporta il testo vigente degli articoli 1, commi 3 e 4, 29 e 12 
del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 

«Art. 1 (Principi). — (Omissis). 

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comu- 


ni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e 
ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. 


4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, 
assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio 
culturale.). 


«Art. 29 (Conservazione). — (Omissis). 


3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli 
interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al 
mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità 
del bene e delle sue parti. 


4. Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un 
complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero 
del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori 
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio 
sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’interven- 
to di miglioramento strutturale.)». 


«Art. 12 (Verifica dell’interesse culturale). — 1. Le cose indicate 
all’art. 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui 
esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sono sottoposte alle disposizio- 
ni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica 
di cui al comma 2. 


2.1 competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta for- 
mulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati 
conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, ar- 
cheologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base 
di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine 
di assicurare uniformità di valutazione. 


3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 
è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I cri- 
teri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle 
schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con 
decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio 
e, per i beni immobili in uso all’amministrazione della difesa, anche 


— 12 | 


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


Serie generale - n. 252 


con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del de- 
manio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per 
la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della 
relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui 
alcomma 1. 


4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato 
l’interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall’appli- 
cazione delle disposizioni del presente Titolo. 


5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al 
demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, 
la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici af- 
finché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valu- 
tazioni dell’amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di 
pubblico interesse. 


6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma S per le quali 
si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai 
fini del presente codice. 


7. L'accertamento dell’interesse artistico, storico, archeologico 0 
etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui 
al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 13 ed il relati- 
vo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall’art. 15, comma 2. I 
beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente 
Titolo. 


8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato og- 
getto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui 
al comma 7, confluiscono in un archivio informatico, conservato presso 
il Ministero e accessibile al Ministero e all’ Agenzia del demanio, per 
finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazio- 
ne degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. 


9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui 
al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in 
qualunque modo la loro natura giuridica. 


10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni 
dal ricevimento della richiesta.»». 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 21, comma 3, del citato decre- 
to legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 


«3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggior- 
namenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o su- 
periore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico 
di progetto di cui all’art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i la- 
vori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata 
l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o 
sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse 
dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per 
i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inseri- 
mento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano 
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini 
dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudi- 
catrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fatti- 
bilità delle alternative progettuali, di cui all’art. 23, comma 5.». 


Note all'art. 4: 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 146, commi 2, 3 e 4, del citato 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 


«2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualifi- 
cazione, unicamente dall’operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il 
loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di 
validità temporale. 


3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità 
del settore ai sensi dell’art. 36 del trattato sul funzionamento dell’ Unio- 
ne europea, non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento, di cui 
all’art. 89 del presente codice. 


4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da 
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codi- 
ce, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli 
esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell’attestazione. Il 
direttore tecnico dell’operatore economico incaricato degli interventi di 
cui all’art. 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere 
la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vi- 
gente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente 
comma, si applica l’art. 216, comma 19.». 
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— Si riporta il testo dell’allegato A, categorie 0G2, 0S2-A, 0S2- 
B, OS24 e 0525, al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 di- 
cembre 2010, n. 288, S.0..: 


«Categorie di opere generali 


“OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 
tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali 


Riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni 
specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasfor- 
mare, ripristinare, ristrutturare, sottoporre a manutenzione gli immobili 
di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in mate- 
ria di beni culturali e ambientali. Riguarda altresì la realizzazione negli 
immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici 
e finiture di qualsiasi tipo nonché di eventuali opere connesse, comple- 
mentari e accessorie”. 


Categorie di opere speciali 


“OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio cul- 
turale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico 
ed etnoantropologico 


Riguarda l’intervento diretto di restauro, l’esecuzione della manu- 
tenzione ordinaria e straordinaria di: superfici decorate di beni immo- 
bili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti 
su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, 
intonaci dipinti e non dipinti, manufatti polimaterici, manufatti in legno 
policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manu- 
fatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti 
in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti musi- 
cali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.” 


“OS 2- B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario 


Riguarda l’intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manu- 
tenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, 
di materiale fotografico e di supporti digitali”. 


“OS 24: Verde e arredo urbano 


Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di ele- 
menti non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consen- 
tire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione 
del verde urbano. 


Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, 
sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.”. 


“OS 25: Scavi archeologici 


Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente 
connesse.”)). 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 3, comma 1, lettere a), b), c), 
d) ed e) del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 


«1. Ai fini del presente codice si intende per: 


a) “amministrazioni aggiudicatrici”, le amministrazioni dello 
Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; 
gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, co- 
munque denominati, costituiti da detti soggetti; 


b) “autorità governative centrali”», le amministrazioni aggiudi- 
catrici che figurano nell’allegato III e i soggetti giuridici loro succeduti; 


c) “amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali”, tutte le ammi- 
nistrazioni aggiudicatrici che non sono autorità governative centrali; 


d) “organismi di diritto pubblico”, qualsiasi organismo, anche in 
forma societaria, il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV: 


1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di inte- 
resse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 


2) dotato di personalità giuridica; 


3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo 
Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubbli- 
co oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure 
il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costitui- 
to da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti 
pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. 
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e) “enti aggiudicatori”, ai fini della disciplina di cui alla: 
1) parte II del presente codice, gli enti che: 


1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbli- 
che che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121; 


1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né im- 
prese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli artico- 
li da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi 
loro dall’autorità competente; 


2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle 
attività di cui all’allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svol- 
gimento di una di tali attività, quali: 


2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territo- 
riali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, 
comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti; 


2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera #) del presente 
comma; 


2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma 
operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell’esercizio di 
una o più delle attività di cui all’allegato II. Gli enti cui sono stati con- 
feriti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata 
assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si 
basi su criteri obiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensi 
del presente punto 2.3;». 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 10, comma 4, lettera f), del 
citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 


«f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico 0 
storico;». 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 148, commi 1 e 2, del citato 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 


«1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni ar- 
chitettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico 
artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, non- 
ché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all’art. 10, comma 4, 
lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati 
congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e 
speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento 
dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non 
attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81, non rendano necessario l’affidamento congiunto. 
È fatto salvo quanto previsto all’art. 146 sul possesso dei requisiti di 
qualificazione stabiliti nel presente capo. 


2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1 
possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse nell’indi- 
cazione delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, indipenden- 
temente dall’incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo 
specialistico assume rispetto all’importo complessivo. A tal fine la sta- 
zione appaltante indica separatamente, nei documenti di gara, le attività 
riguardanti il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui 
al comma |, rispetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, non- 
ché di adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi 
del codice dei beni culturali e del paesaggio.» 


Note all’art. 5: 


— Si riporta il testo vigente degli art. 80 e 83, comma 3, del citato 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 


«Art. 80 (Motivi di esclusione). — 1. Costituisce motivo di esclu- 
sione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura 
d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura pe- 
nale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, 
comma 6, per uno dei seguenti reati: 


a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis 
del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni 
previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivi- 
tà delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 
319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 
355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile; 


b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 
del codice civile; 


c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela 
degli interessi finanziari delle Comunità europee; 


d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrori- 
smo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati 
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 


e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codi- 
ce penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento 
del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; 


/) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri 
umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 


g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’inca- 
pacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 


2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferi- 
mento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospen- 
sione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, 
comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli ar- 
ticoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 set- 
tembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 
antimafia e alle informazioni antimafia. 


3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o 
il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: 
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di 
un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; dei membri del Consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 
o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclu- 
sione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione non va 
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima. 


4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una 
procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni 
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse supe- 
riore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono 
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi 
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al ri- 
lascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 
al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ov- 
vero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento 
non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente 
comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai 
suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi 
o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima 
della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 


5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla proce- 
dura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, 
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 105, com- 
ma 6, qualora: 


a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo 
adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle nor- 
me in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui 
all’art. 30, comma 3 del presente codice; 


—. jd = 


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


Serie generale - n. 252 


b) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liqui- 
dazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 
con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto pre- 
visto dall’art. 110; 


c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’ope- 
ratore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali 
da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: 
le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, 
non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, 
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o 
ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate 
ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informa- 
zioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclu- 
sione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 


d) la partecipazione dell’operatore economico determini una 
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, non 
diversamente risolvibile; 


e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della pro- 
cedura d’appalto di cui all’art. 67 non possa essere risolta con misure 
meno intrusive; 


) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdit- 
tiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 


f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara 
in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazio- 
ni non veritiere; 


f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico 
tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichia- 
razioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affida- 
menti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera 
l’iscrizione nel casellario informatico; 


g) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico 
tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichia- 
razioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 


h) l’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione 
fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L’esclusio- 
ne ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 


i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui 
all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la 
sussistenza del medesimo requisito; 


1) l’operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conver- 
tito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risul- 
ti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli in- 
dizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve 
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omes- 
so la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 
all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio; 


m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante 
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo 
di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale. 


6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qua- 
lunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore econo- 
mico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della 
procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2,4 e 5. 
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7.Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una 
delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la 
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 
mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come 
definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a 
provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque 
danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti 
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei 
a prevenire ulteriori reati o illeciti. 


8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 
sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso della procedura 
d’appalto; viceversa dell’esclusione viene data motivata comunicazione 
all’operatore economico. 


9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla 
partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della pos- 
sibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione 
derivante da tale sentenza. 


10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della 
pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica ammini- 
strazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a 
cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale 
caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla 
data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove 
non sia intervenuta sentenza di condanna. 


11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si ap- 
plicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi 
dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 
24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un cu- 
stode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle 
riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 


12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa docu- 
mentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, 
la stazione appaltante ne dà segnalazione all’ Autorità che, se ritiene che 
siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza 
o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della pre- 
sentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario 
informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affi- 
damenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il 
quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 


13. Con linee guida 1’ ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dal- 
la data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di 
garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali 
mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circo- 
stanze di esclusione di cui al comma ‘5, lettera c), ovvero quali carenze 
nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative 
ai fini del medesimo comma 5, lettera c). 


14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono sti- 
pulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclu- 
sione previsti dal presente articolo.». 


«Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio). — (Omissis). 


3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lette- 
ra a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato mem- 
bro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, 
è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello 
Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante atte- 
stazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è sta- 
to rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel 
Paese in cui è residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in posses- 
so di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particola- 
re organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d’origine i servizi 
in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il pos- 
sesso di tale autorizzazione ovvero l’appartenenza all’organizzazione.». 
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Note all’art. 7: 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 95, comma 6, del citato decre- 
to legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 


«6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione 
dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del 
contratto. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa in- 
dividuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla 
base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o socia- 
li, connessi all’oggetto dell’appalto. Nell'ambito di tali criteri possono 
rientrare: 


a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche este- 
tiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progetta- 
zione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia 
di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche 
sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse 
ambientali dell’opera o del prodotto, caratteristiche innovative, com- 
mercializzazione e relative condizioni; 


b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione eu- 
ropea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, 
in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o 
prestazioni oggetto del contratto stesso; 


c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo 
ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e 
ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti 
dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell’opera, bene 
o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse 
e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione; 


d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra asso- 
ciate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base 
alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 
2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare 
le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle 
organizzazioni; 


e) l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale 
effettivamente utilizzato nell’appalto, qualora la qualità del personale 
incaricato possa avere un’influenza significativa sul livello dell’esecu- 
zione dell’appalto; 


il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; 


g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il proces- 
so di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.» 


— Il decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concer- 
to con il Ministro per i beni e le attività culturali 31 gennaio 2006 (Ri- 
assetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione 
e valorizzazione del patrimonio culturale), è pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2006. 


Note all’art. 9: 


— Si riporta il testo vigente degli articoli 83, comma 2, 84 e 86 del 
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 


«Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio). — 2. I re- 
quisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati 
all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere 
il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi 
di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC entro 
un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo pa- 
rere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel 
rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire 
l’accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, 
il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requi- 
siti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in 
riferimento ai consorzi di cui all’art. 45, lettere 5) e c)e la documenta- 
zione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all’al- 
legato XVII. Fino all’adozione di dette linee guida, si applica l’art. 216, 
comma 14.). 


«Art. 84 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di la- 
vori pubblici). — 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e 
dall’art. 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori 
pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso 
dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83, mediante attestazione da 
parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. 
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2. L’ANAC, con il decreto di cui all’art. 83, comma 2, individua, 
altresì, livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi 
di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a 
quelli di natura non meramente documentale. L'attività di monitoraggio 
e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità comporta 
l’esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi più gravi, la sospensio- 
ne o la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte 
dell’ANAC. 


3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente co- 
dice, L’ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso 
dei requisiti di esercizio dell’attività da parte dei soggetti attualmente 
operanti in materia di attestazione, e le modalità di svolgimento del- 
la stessa, provvedendo all’esito mediante diffida, sospensione, ovvero 
decadenza dall’autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei 
requisito o di esercizio ritenuto non virtuoso. L’ANAC relaziona sugli 
esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo 
scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema 
attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, 
anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità 
di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla 
relativa attività di attestazione. 


4. Gli organismi di cui al comma | attestano: 


a) l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 che costi- 
tuisce presupposto ai fini della qualificazione; 


b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e 
tecniche e professionali indicati all’art. 83; il periodo di attività docu- 
mentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscri- 
zione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazio- 
ne; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati 
alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi 
di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall’Osservato- 
rio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti; 


c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle 
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa 
nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme euro- 
pee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000; 


d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata 
dall’ ANAC ai sensi dell’art. 83, comma 10. 


4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente 
all’ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualifica- 
zione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. 
L’ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell’operatore economico, 
tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedi- 
mento di qualificazione, ne dispone l’iscrizione nel casellario informa- 
tico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti 
di subappalto, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera g), per un periodo 
massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall’ ANAC, l’iscrizione 
perde efficacia ed è immediatamente cancellata. 


5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti 
pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all’importo dei lavori. 


6.L’ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua 
ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenu- 
to necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche 
su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA 
o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di 
effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predetermi- 
nate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell’attestazione, segnalando 
immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all’ANAC, che di- 
spone la sospensione cautelare dell’efficacia dell’attestazione dei requi- 
siti entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza medesima. Sull’istanza 
di verifica 1’ ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalità 
stabilite nelle linee guida. I controlli effettuati dalle stazioni appaltanti 
costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell’attribuzione 
della premialità di cui all’art. 38. 


7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni 
di euro, oltre alla presentazione dell’attestazione dei requisiti di qualifi- 
cazione di cui all’art. 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti 
aggiuntivi finalizzati: 


a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso 
il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi ri- 
chiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti 
che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell’organismo di 
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certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finan- 
ziaria dell’impresa concorrente all’epoca in cui partecipa ad una gara di 
appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richie- 
dere una cifra d’affari in lavori pari a due volte l’importo a base di gara, 
che l’impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando; 


b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per 
i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente 
fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi 
nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto op- 
portunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite pre- 
sentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica 
solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro. 


8. Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano i casi e le 
modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di 
decadenza delle autorizzazioni degli organismi di attestazione. Le linee 
guida disciplinano, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispet- 
tivi dell’attività di qualificazione, in rapporto all’importo complessivo 
ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di 
essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli 
stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole 
e medie imprese. 


9. AI fine di garantire l’effettività e la trasparenza dei controlli 
sull’attività di attestazione posta in essere dalle SOA, 1’ ANAC predeter- 
mina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli 
a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle 
SOA. 


10. La violazione delle disposizioni delle linee guida è punita con 
le sanzione previste dall’art. 213, comma 13. Per le violazioni di cui 
al periodo precedente, non è ammesso il pagamento in misura ridot- 
ta. L'importo della sanzione è determinato dall’ANAC con ordinanza- 
ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 
1981, n. 689, con particolare riferimento ai criteri di proporzionalità e 
adeguatezza alla gravità della fattispecie. Nei casi più gravi, in aggiunta 
alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accesso- 
ria della sospensione dell’attività di impresa per un periodo da un mese 
a due anni, ovvero della decadenza dell’autorizzazione. La decadenza 
dell’autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della vio- 
lazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione 
dell’attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 


11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con veri- 
fica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale 
nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nelle linee guida. 


12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente co- 
dice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su 
proposta dell’ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamenta- 
ri, vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative 
o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente 
qualificate ai sensi dell’art. 38, per migliorare l’effettività delle verifi- 
che e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli 
operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del 
sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. 


12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente co- 
dice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di 
contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza 
almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto all’art. 146, comma 4, 
del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni.) 


«Art. 86 (Mezzi di prova). — 1. Le stazioni appaltanti possono 
chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al 
presente articolo e all’allegato XVII, come prova dell’assenza di motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di 
cui all’art. 83. Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi 
da quelli di cui al presente articolo, all’allegato XVII e all’art. 87. Gli 
operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo docu- 
mentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie. 


2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come pro- 
va sufficiente della non applicabilità all’operatore economico dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80: 


a) per quanto riguarda i commi 1 , 2 e 3 di detto articolo, il certi- 
ficato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equi- 
valente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa 
dello Stato membro o del Paese d’origine o di provenienza da cui risulta 
il soddisfacimento dei requisiti previsti; 
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b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite ap- 
posita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competen- 
te e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite 
il Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito d’ufficio 
dalle stazioni appaltanti presso gli Istituti previdenziali ai sensi della 
normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle 
autorità competenti di altri Stati. 


3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione uffi- 
ciale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al comma 2 
non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali 
dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro 
online dei certificati (e-Certis). 


4. Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria 
dell’operatore economico può essere fornita mediante uno o più mez- 
zi di prova indicati nell’allegato XVII, parte I. L'operatore economico, 
che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste 
dall’amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità 
economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento consi- 
derato idoneo dalla stazione appaltante. 


5. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere 
dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all’allegato XVII, parte 
II, in funzione della natura, della quantità o dell’importanza e dell’uso 
dei lavori, delle forniture o dei servizi. 


5-bis. L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di ese- 
cuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall’ANAC 
con le linee guida di cui all’art. 83, comma 2. L’attribuzione, nel cer- 
tificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, re- 
lative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie 
richieste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito. Qualora 
il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecu- 
zione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste 
nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, si applicano le 
sanzioni previste dall’art. 213, comma 13, nel caso di comunicazioni 
non veritiere. 


6. Per il tramite della cabina di regia sono messe a disposizione 
degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i mo- 
tivi di esclusione elencati all’art. 80, l'idoneità all’esercizio dell’attivi- 
tà professionale, la capacità finanziaria e tecnica degli offerenti di cui 
all’art. 83, nonché eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di 
cui al presente articolo.». 


— Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia) è pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O. 


Note all’art. 10: 


— Per il testo degli articoli 83, comma 2, e 84, comma 2, del citato 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note all’art. 9. 


Note all’art. 11: 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 102, comma 9, lettera a) del 
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 


«9. AI termine del lavoro sono redatti: 


a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifi- 
co predisposto dal direttore dei lavori o , nel caso di interventi su beni 
culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali 
storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeolo- 
gico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, 
quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale 
premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la 
elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro econo- 
mico dell’intervento;». 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 213, comma 8, del citato de- 
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 


«8. Per le finalità di cui al comma 2, l'Autorità gestisce la Banca 
Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre 
alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi in- 
formatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, 
anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, traspa- 
renza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a 
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essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l’ Autorità 
individua le modalità e i tempi entro i quali i titolari di suddette ban- 
che dati, previa stipula di protocolli di interoperabilità, garantiscono la 
confluenza dei dati medesimi nell’unica Banca dati accreditata, di cui 
la medesima autorità è titolare in via esclusiva. Per le opere pubbliche, 
l’Autorità, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le 
Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati 
di cui al comma 4 dell’art. 29 concordano le modalità di rilevazione e 
interscambio delle informazioni nell’ambito della banca dati naziona- 
le dei contratti pubblici, della banca dati di cui all’art. 13 della legge 
31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all’art. 1, comma 5, 
della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all’art. 36 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazio- 
ni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi 
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di 
unicità dell’invio delle informazioni e la riduzione degli oneri ammini- 
strativi per i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, l’efficace monitoraggio 
dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità 
dei relativi flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini 
di trasparenza preventiva. Ferma restando l’autonomia della banca dati 
nazionale degli operatori economici di cui all’art. 81, 1’ Autorità e il Mi- 
nistero delle infrastrutture e dei trasporti concordano le modalità di in- 
terscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione 
dalla corruzione e di tutela della legalità dell’ Autorità e nel contempo 
evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l’utilizzo dei dati 
nell’interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori econo- 
mici e delle stazioni appaltanti.» 


— Per il testo dell’art. 84, comma 7, lettera b), del citato decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse. 


Note all’art. 12: 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa) è pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.0. 


Note all’art. 13: 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, 
n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per 
gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 8 della legge 11 febbraio 
1994, n. 109, e successive modificazioni) è pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 29 febbraio 2000, n. 49, S.0. 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 9 del citato decreto legislativo 
20 ottobre 1998, n. 368: 


«Art. 9 (Scuole di formazione e studio). — 1. Presso i seguenti 
istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale 
del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia 
del libro. 


2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e 
di specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni 
ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribu- 
ire alle iniziative di tali istituzioni ed enti. 

3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e 
i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti 
ministeriali adottati, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 ago- 
sto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d’intesa con la Presidenza 
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con 
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle 
scuole già istituite. 

4. Con regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3 si 
provvede al riordino delle scuole di cui all’art. 14 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.». 

— Si riporta il testo vigente dell’art. 29, comma 9, del citato decre- 
to legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 

«9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta for- 
mazione e di studio istituite ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 
20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli 
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altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto 
del Ministro adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 
del 1988 di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca sono 
individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzati- 
vi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità 
della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame 
finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame 
di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo 
accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che 
è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le 
caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si 
conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla pre- 
sentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.» 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 25, comma 2, del citato decre- 
to legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 


«2. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turi- 
smo è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, 
degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della ne- 
cessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti ar- 
cheologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di 
detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i 
soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si 
applica l’art. 216, comma 7.» 


— Si riporta l’ultimo testo vigente degli articoli 87 e 90 del citato 
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: 


«Art. 87 (Direzione tecnica) (art. 26, decreto del Presidente della 
Repubblica n. 34/2000). — 1. La direzione tecnica è l’organo cui com- 
petono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per 
la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un 
singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentan- 
te dell’impresa, o da più soggetti. 


2.1 soggetti ai quali viene affidato l’incarico di direttore tecnico 
sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo 
pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra 
equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria 
o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o 
di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di 
titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito in- 
dustriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identifica- 
to nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore 
del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare 
con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione. 


3. I soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non pos- 
sono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; 
essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il di- 
rettore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale 
rappresentante, dall’amministratore e dal socio, deve essere dipendente 
dell’impresa stessa o in possesso di contratto d’opera professionale re- 
golarmente registrato. 


4. La qualificazione conseguita ai sensi dell’art. 79, comma 14, è 
collegata al direttore tecnico che l’ha consentita. La stessa qualificazio- 
ne può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione 
se l’impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei diret- 
tori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità. 


5. Se l’impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori 
tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l’ Autorità dispone: 


a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione nelle catego- 
rie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori 
tecnici uscenti; 


b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie 
ed importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver ese- 
guito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie 
in precedenza connesse alla direzione tecnica. 


6. In ogni caso di variazione della direzione tecnica, l’impresa 
provvede a darne comunicazione alla SOA che l’ha qualificata e all’Os- 
servatorio entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.». 
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«Art. 90 (Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferio- 
re a 150.000 euro) (art. 28, decreto del Presidente della Repubblica 
n. 34/2000). — 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 38 del co- 
dice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici posso- 
no partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferio- 
re a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine 
tecnico-organizzativo: 


a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quin- 
quennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore 
all’importo del contratto da stipulare; 


b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non 
inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quin- 
quennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui 
il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a 
quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzional- 
mente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo 
dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del pos- 
sesso del requisito di cui alla lettera a); 


c) adeguata attrezzatura tecnica. 


Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relati- 
va ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il 
possesso dei requisiti. 


2. Gli operatori economici, per partecipare agli appalti di importo 
pari o inferiore a 150.000 euro concernenti i lavori relativi alla categoria 
OG 13, fermo restando quanto previsto al comma 1, devono aver rea- 
lizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, 
dell’avviso o della lettera di invito, di lavori analoghi per importo pari 
a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l’attestato di 
buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte 
alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti. 


3. I requisiti, previsti dal bando di gara, dall’avviso di gara o dalla 
lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previ- 
sto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione 
o di offerta con le modalità di cui al decreto del Presidente della Re- 
pubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla 
stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.) 


— Per il testo dell’art. 83, comma 2, del decreto legislativo 18 apri- 
le 2016, n. 50, si veda nelle note all’art. 9. 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 182 del citato decreto legisla- 
tivo 22 gennaio 2004, n. 42: 


«Art. 182 (Disposizioni transitorie). — 1. In via transitoria, agli 
effetti indicati all’art. 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di re- 
stauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra 
quelli indicati nell’allegato B, colui il quale abbia maturato una adegua- 
ta competenza professionale nell’ambito del restauro dei beni culturali 
mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. 


1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in 
esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro 
il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo 
all’inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di compe- 
tenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell’elenco 
provvede il Ministero medesimo, nell’ambito delle risorse umane, stru- 
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestiva- 
mente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i 
quali conseguono la qualifica ai sensi dell’art. 29, commi 7, 8.e9. 


1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 di- 
cembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella 
attribuzione dei punteggi, indicati nell’allegato B del presente codice. 
Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee 
guida per l’espletamento della procedura di selezione pubblica, nel ri- 
spetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni 
imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restau- 
ratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei 
crediti formativi indicati nell’art. 1 del regolamento di cui al decreto 
del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabel- 
la 1 dell’allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 
30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 di- 
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cembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data 
del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell’allegato 
B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data 
del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell’allegato B 
spetta per l’attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vi- 
gore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014. 


1-quater. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi indicati nella tabel- 
la 3 dell’allegato B: 


a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e 
superfici decorate di beni architettonici l’attività caratterizzante il pro- 
filo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto 
previsto nell’allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 
26 maggio 2009, n. 86; 


b) è riconosciuta soltanto l’attività di restauro effettivamente 
svolta dall’interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamen- 
te e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e 
continuativa o a progetto, ovvero nell’ambito di rapporti di lavoro alle 
dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni 
culturali, con regolare esecuzione certificata nell’ambito della procedu- 
ra di selezione pubblica; 


c) l’attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, 
ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene og- 
getto dei lavori o dagli istituti di cui all’art. 9 del decreto legislativo 
20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell’affidamento dell’ap- 
palto, in corso d’opera o al momento della conclusione dell’appalto, 
ivi compresi atti concernenti l’organizzazione ed i rapporti di lavoro 
dell’impresa appaltatrice; 


d) la durata dell’attività di restauro è documentata dai termini di 
consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la 
durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo. 


1-quinquies. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di 
beni culturali, ai medesimi effetti indicati all’art. 29, comma 9-bis, pre- 
vio superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Sta- 
to abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di 
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
da emanare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, 
colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di 
beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il 
medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una 
distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finaliz- 
zata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai 
medesimi effetti indicati all’art. 29, comma 9-bis, cui possono accedere 
coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti 
dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o 
il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di 
belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma 
accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, 
corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell’allegato B, attraverso 
un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La 
predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi 
di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali 
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica. 


1-sexies. Nelle more dell’attuazione dell’art. 29, comma 10, acqui- 
sisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito 
ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 
2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso 
di uno dei seguenti requisiti: 


a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e 
restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magi- 
strale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il 
diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dal- 
le università alle summenzionate classi, ai sensi dell’art. 2 del decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; 


b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in 
Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43); 


c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di 
belle arti con insegnamento almeno triennale; 
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d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro 
statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola 
di restauro regionale ai sensi dell’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, 
n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni; 


e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche 
preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un 
pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore; 


7) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e su- 
perfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con 
regolare esecuzione certificata nell’ambito della procedura di selezio- 
ne pubblica. L’attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del 
datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem- 
bre 2000, n. 445. 


1-septies. Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore restau- 
ratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, 
secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare, d’in- 
tesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia 
conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies del presente articolo 
nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. 


l-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali 
è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all’inseri- 
mento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla 
tenuta dell’elenco provvede il Ministero medesimo, nell’ambito delle ri- 
sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 


1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell’alle- 
gato B consentono l’iscrizione nell’elenco, di cui al comma 1, relati- 
vamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell’allegato B, 
cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di 
inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell’allegato B consen- 
tono l’iscrizione nell’elenco relativamente ai settori di competenza cui 
si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell’inquadramento. 
L’esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell’allegato B 
consente l’iscrizione nell’elenco relativamente al settore di competenza 
cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché 
agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per 
la durata di almeno due anni. 


2. In deroga a quanto previsto dall’art. 29, comma 11, ed in attesa 
della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo ar- 
ticolo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione “Centro per la con- 
servazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale” è autoriz- 
zata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, 
in convenzione con l’Università di Torino e il Politecnico di Torino, un 
corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori 
dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso art. 29. Il 
decreto predetto definisce l’ordinamento didattico del corso, sulla base 
dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fonda- 
zione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 


3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, 
le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie dispo- 
sizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all’art. 103, comma 4. In 
caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi 
dell’art. 117, quinto comma, della Costituzione. 


3-bis. In deroga al divieto di cui all’art. 146, comma 4, secondo 
periodo sono conclusi dall’autorità competente alla gestione del vinco- 
lo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione 
paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora 
definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti 
con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenu- 
to divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica 
dell’intervento. In tale ultimo caso l’autorità competente è obbligata, su 
istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a conclu- 
derlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni 
previste dall’art. 167, comma 5. 


3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle do- 
mande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell’art. 1, commi 37 
e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantifi- 
cazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprinten- 
denza di cui all’art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, 
si intende vincolante. 
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3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica ef- 
fettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai 
sensi dell’art. 181, comma 1l-quater, si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 167, comma 5.». 


— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa) è pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.0. 


Note all’art. 14: 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 23, comma 3, del citato decre- 
to legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 


«3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su pro- 
posta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Mi- 
nistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro 
dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti 
della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al 
primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro 
esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data 
di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’art. 216, comma 4.). 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 29, comma 5, del citato decre- 
to legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 


«5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con 
la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, 
linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in ma- 
teria di conservazione dei beni culturali.)). 


— Per il testo dell’art. 147 del citato decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, si veda nelle note all’art. 19. 


Note all'art. 15: 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 23, comma 5, del citato decre- 
to legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 


«S. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più 
soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici 
per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare 
e prestazioni da fornire. Ai soli fini delle attività di programmazione 
triennale dei lavori pubblici e dell’espletamento delle procedure di di- 
battito pubblico di cui all’art. 22 nonché dei concorsi di progettazione 
e di idee di cui all’art. 152, il progetto di fattibilità può essere articolato 
in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto 
di fattibilità è sempre redatto in un’unica fase di elaborazione. Nel caso 
di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed 
analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla 
base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità 
delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di 
cui al comma 3. Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell’unica 
fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato svilup- 
pa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progetta- 
zione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte 
le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al 
comma 1, nonché elaborati grafici per l’individuazione delle caratte- 
ristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnolo- 
giche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi com- 
presa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. 
Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l’avvio della 
procedura espropriativa.)». 


Note all’art. 16: 


— Si riporta il testo vigente degli articoli 21 e 22 del citato decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 


«Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione). — 1. Sono subor- 
dinati ad autorizzazione del Ministero: 


a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricosti- 
tuzione, dei beni culturali; 


b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, 
salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; 


c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; 
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d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi 
privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’art. 13, 
nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbli- 
che, con l’eccezione prevista all’art. 10, comma 2, lettera c), e delle 
biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi 
dell’art. 13; 


e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi orga- 
nici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per 
i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell’art. 13. 


2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di 
dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprin- 
tendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può 
prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal 
trasporto. 


3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed 
istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l’obbli- 
go di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all’art. 18. 


4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere 
e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad auto- 
rizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d’uso dei 
beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui 
all’art. 20, comma 1. 


5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su de- 
scrizione tecnica dell’intervento, presentati dal richiedente, e può conte- 
nere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio 
dell’autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero 
integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche 
di conservazione. 


Art. 22 (Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia). 
— 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l’autorizzazione pre- 
vista dall’art. 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia 
pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla 
ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. 


2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi inte- 
grativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al 
ricevimento della documentazione richiesta. 


3. Ove sorga l’esigenza di procedere ad accertamenti di natura tec- 
nica, la soprintendenza ne dà preventiva comunicazione al richiedente 
ed il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all’acquisizione delle 
risultanze degli accertamenti d’ufficio e comunque per non più di trenta 
giorni. 

4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffi- 
dare l’amministrazione a provvedere. Se l’amministrazione non provve- 
de nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente 
può agire ai sensi dell’art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, 
e successive modificazioni.». 


Note all’art. 19: 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 147 del citato decreto legisla- 
tivo 18 aprile 2016, n. 50: 


«Art. 147 (Livelli e contenuti della progettazione). — 1. Con il 
decreto di cui all’art. 146, comma 4, sono altresì stabiliti i livelli e i 
contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di 
cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonché i ruoli 
e le competenze dei soggetti incaricati delle attività di progettazione, 
direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche 
del bene su cui si interviene, nonché i principi di organizzazione degli 
uffici di direzione lavori. 


2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali è richiesta, in sede 
di progetto di fattibilità, la redazione di una scheda tecnica finalizzata 
all’individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, 
redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in 
relazione all’oggetto dell’intervento. Con il decreto di cui all’art. 146, 
comma 4, sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, su- 
perfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni im- 
mobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda 
deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi 
dalla normativa vigente. 


3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni 
culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali sto- 
ricizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, 
il progetto di fattibilità comprende oltre alla scheda tecnica di cui al 
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comma 2, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo 
sommario di spesa. Il progetto definitivo approfondisce gli studi con- 
dotti con il progetto di fattibilità, individuando, anche attraverso inda- 
gini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado e i 
metodi di intervento. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte 
metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalità tecnico- 
esecutive degli interventi ed è elaborato sulla base di indagini dirette 
ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall’unicità dell’in- 
tervento conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano di 
monitoraggio e manutenzione. 


4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, an- 
che subacqueo, nonché quelli relativi al verde storico di cui all’art. 10, 
comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio sono 
appaltati, di regola, sulla base di un progetto esecutivo. 


5. Qualora il responsabile unico del procedimento accerti che la 
natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazio- 
ne, sono tali da non consentire l’esecuzione di analisi e rilievi esaustivi 
o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d’opera, 
può prevedere l’integrazione della progettazione in corso d’opera, il 
cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro 
economico. 


6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del re- 
sponsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla 
formazione del programma triennale, nonché l’organo di collaudo, 
comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della 
normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri profes- 
sionisti di cui all’art. 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio 
con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche compe- 
tenze coerenti con l’intervento.». 


Note all’art. 21: 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 26 del citato decreto legislati- 
vo 18 aprile 2016, n. 50: 


«Art. 26 (Verifica preventiva della progettazione). — 1. La sta- 
zione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza 
degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23, nonché la loro 
conformità alla normativa vigente. 

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio delle 
procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento con- 
giunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione 
redatta dall’aggiudicatario ha luogo prima dell’inizio dei lavori. 

3. AI fine di accertare l’unità progettuale, i soggetti di cui al com- 
ma 6, prima dell’approvazione e in contraddittorio con il progettista, 
verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettiva- 
mente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contradditto- 
rio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della 
gara, che si esprime in ordine a tale conformità. 

4. La verifica accerta in particolare: 

a) la completezza della progettazione; 

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i 
suoi aspetti; 

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

d) presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo; 

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di 
contenzioso; 

/ la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti; 

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 

5. Gli oneri derivanti dall’accertamento della rispondenza agli ela- 
borati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizza- 
zione delle opere. 

6. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti: 

a) peri lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, 
da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI 
CEI EN ISO/IEC 17020; 

b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino 
alla soglia di cui all’art. 35, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui 
all’art. 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo 
di qualità; 
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c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 e 
fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici 
tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da pro- 
gettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema 
interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da proget- 
tisti interni; 

d) peri lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifi- 
ca è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalen- 
dosi della struttura di cui all’art. 31, comma 9. 


7. Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo 
svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, 
del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e 
del collaudo. 


8. La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto forma- 
le che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal 
responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto con- 
clusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controde- 
duzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento 
dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del 
progetto posto a base di gara. 


8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e 
l’esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il pro- 
getto definitivo presentati dall’affidatario sono soggetti, prima dell’ap- 
provazione di ciascun livello di progettazione, all’attività di verifica.». 


Note all’art. 22: 


— Per il testo dell’art. 147, comma 1, del citato decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note all’art. 19. 


— La delibera ANAC del 14 settembre 2016 (Linee guida n. 1 in 
merito agli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’ar- 
chitettura e all’ingegneria) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 set- 
tembre 2016, n. 228. 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 9-bis del citato decreto legi- 
slativo 22 gennaio 2004, n. 42: 


«Art. 9-bis (Professionisti competenti ad eseguire interventi sui 
beni culturali). — 1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 
e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regola- 
mentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei 
beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione 
dei beni stessi, di cui ai titoli I e Il della parte seconda del presente codi- 
ce, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive 
competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropolo- 
gi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restau- 
ratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia 
applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso di adeguata for- 
mazione ed esperienza professionale.». 


Note all’art. 23: 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 163 del citato decreto legisla- 
tivo 18 aprile 2016, n. 50: 


«Art. 163 (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione 
civile). — 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono al- 
cun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecni- 
co dell’amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può 
disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono 
indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato 
e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori 
entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere 
lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. 


2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in 
forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal respon- 
sabile del procedimento o dal tecnico dell’amministrazione competente. 


3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensual- 
mente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione ap- 
paltante può ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle lavorazioni o 
la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante 
l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, 
comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva 
negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 
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4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell’amministrazio- 
ne competente compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei 
lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al 
verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla 
copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l’ammini- 
strazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene 
assicurata con le modalità previste dall’art. 191, comma 3, e 194 com- 
ma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e succes- 
sive modificazioni e integrazioni. 


5. Qualora un’opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma 
urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell’ammi- 
nistrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si pro- 
cede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori 
e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata. 


6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente 
articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all’art. 2, comma I, della 
legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai 
sensi dell’art. 3 della medesima legge, dell’imminente verificarsi di det- 
ti eventi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, e nei limiti 
dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma 
urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate 
le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità 
derivanti dall’evento, e comunque per un termine non superiore a quin- 
dici giorni dall’insorgere dell’evento, ovvero entro il termine stabilito 
dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui all’art. 5 del- 
la medesima legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesi- 
mi limiti temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere 
all’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le 
procedure previste nel presente articolo. 


7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni 
di somma urgenza previste dal presente articolo, nonché, limitatamente 
ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui all’art. 63, com- 
ma 2, lettera c), e vi sia l’esigenza impellente di assicurare la tempestiva 
esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertifi- 
cazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 di- 
cembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti 
per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura 
ordinaria, che l’amministrazione aggiudicatrice controlla in termine 
congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in 
atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall’affidamento. L’am- 
ministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel 
primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei re- 
lativi presupposti; in ogni caso non è possibile procedere al pagamento, 
anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a 
seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore pri- 
vo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal 
contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite 
e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione 
della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle 
segnalazioni alle competenti autorità. 


8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l’affi- 
damento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui 
al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a 
trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei 
limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, 
dell’art. 5, della legge n. 225 del 1992. L'affidamento diretto per i mo- 
tivi di cui al presente articolo non è comunque ammesso per appalti di 
valore pari o superiore alla soglia europea. 


9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui 
al comma 6, di importo pari o superiore a 40.000 euro, per i quali non 
siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l’utilizzo di prezzari 
ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza 
di somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, 
gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un 
prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare 
la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione 
di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il 
prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell’affidamen- 
to, all’ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla 
congruità del prezzo. Avverso la decisione dell’ ANAC sono esperibili i 
normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giusti- 
zia amministrativa. Nelle more dell’acquisizione del parere di congruità 
si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio. 
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10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli 
affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell’affidatario, 
delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consen- 
tito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque 
in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di 
emergenza, vengono trasmessi all’ANAC per i controlli di competenza, 
fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti 
normative.)». 


Note all’art. 24: 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 150 del citato decreto legisla- 
tivo 18 aprile 2016, n. 50: 


«Art. 150 (Collaudo). — 1. Per i lavori relativi ai beni di cui al 
presente capo è obbligatorio il collaudo in corso d’opera, sempre che 
non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare 
esecuzione. 


2. Con il decreto di cui all’art. 146, comma 4, sono stabilite speci- 
fiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali 
in relazione alle loro caratteristiche.». 


Note all’art. 26: 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 102, comma 9, del citato de- 
creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 


«9. AI termine del lavoro sono redatti: 


a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifi- 
co predisposto dal direttore dei lavori o , nel caso di interventi su beni 
culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali 
storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeolo- 
gico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, 
quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale 
premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la 
elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro econo- 
mico dell’intervento; 


b) l'aggiornamento del piano di manutenzione; 


c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti af- 
ferenti alle rispettive competenze, con l’esplicitazione dei risultati cul- 
turali e scientifici raggiunti.». 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 29, comma 6, del citato decre- 
to legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 


«6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di proget- 
tazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di 
manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate 
di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono 
restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.». 


Note all’art. 27: 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 216, comma 19, del citato 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 


«19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto 
dall’art. 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui 
agli alla Parte II, titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di 
allegati ivi richiamate, e di cui all’art. 251 del decreto del Presidente del 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.». 


— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 5 ot- 
tobre 2010, n. 207, si veda nelle note alle premesse. 


Note all’art. 28: 


— Si riporta il testo vigente dell’art. 23, comma 3, del citato decre- 
to legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 


«3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su pro- 
posta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Mi- 
nistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro 
dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti 
della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al 
primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro 
esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data 
di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’art. 216, comma 4.) 


— Per il testo dell’art. 83, comma 2, del decreto legislativo 18 apri- 
le 2016, n. 50, si veda nelle note all’art. 9. 


— Per il testo vigente dell’art. 10, comma 4, lettera f), del citato 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si veda nelle note all’art. 4. 


— Per il testo dell’allegato A, categorie 0G2, 0S2-A, 0S2-B, 
OS24 e 08525, al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 
2010, n. 207, si veda nelle note all’art. 4. 
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— Si riporta l’ultimo testo vigente dell’art. 84 del citato decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207: 


«Art. 84 (Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori ese- 
guiti all’estero). — 1. Per i lavori eseguiti all’estero da imprese con 
sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di 
esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni docu- 
mento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato 
di collaudo. 


2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell’interessato, da un 
tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, con 
spese a carico del medesimo interessato; da essa risultano i lavori ese- 
guiti secondo le diverse categorie, il loro ammontare, i tempi di esecu- 
zione, indicazioni utili relative all’incidenza dei subappalti per ciascuna 
categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolar- 
mente e con buon esito. I relativi importi sono inseriti nel certificato con 
le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell’impresa 
subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavo- 
ri eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo modelli semplificati, 
individuati dall’ Autorità, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli 
aspetti di competenza ed è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da 
parte delle autorità consolari italiane all’estero. 


3. Peri soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, 
ai fini del conseguimento della qualificazione, possono utilizzare il cer- 
tificato rilasciato all’esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora 
non sia stato richiesto dall’esecutore, il certificato può essere richiesto 
direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto dal predetto 
comma. 


4. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lin- 
gua diversa dall’italiano, è corredata da una traduzione certificata con- 
forme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o 
consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un tradut- 
tore ufficiale. Il consolato italiano all’estero, una volta conseguita la cer- 
tificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero 
degli affari esteri che provvede ad inserirla nel casellario informatico di 
cui all’art. 8, con le modalità stabilite dall’ Autorità secondo i modelli 
semplificati sopra citati. 


5. Qualora l’interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più 
di propria rappresentanza nel Paese di esecuzione o la rappresentanza 
non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi 
difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura com- 
petente del Ministero degli affari esteri.». 


— Per iltesto dell’art. 83, comma 2, del decreto legislativo 18 apri- 
le 2016, n. 50, si veda nelle note all’art. 9. 


— Si riporta il testo vigente degli articoli 29 e 182 del citato decre- 
to legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 


«Art. 29 (Conservazione). — 1. La conservazione del patrimonio 
culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata 
attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. 


2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee 
a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo 
contesto. 


3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli 
interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al 
mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità 
del bene e delle sue parti. 


4. Per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un 
complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero 
del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori 
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio 
sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l’interven- 
to di miglioramento strutturale. 


5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con 
la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, 
linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in ma- 
teria di conservazione dei beni culturali. 


6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di proget- 
tazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di 
manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate 
di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono 
restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia. 


7.1 profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori 
che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di con- 
servazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni 
architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi 
dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con 
la Conferenza Stato-regioni. 
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8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, 
della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell’università 
e della ricerca sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua 
l’insegnamento del restauro. 


9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta for- 
mazione e di studio istituite ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 
20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli 
altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto 
del Ministro adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge n. 400 
del 1988 di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca sono 
individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzati- 
vi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità 
della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell’esame 
finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame 
di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo 
accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che 
è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le 
caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si 
conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presen- 
tazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione. 


9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 
7,8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e 
restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architetto- 
nici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da 
parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di 
beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette 
disposizioni. 

10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività 
complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata 
da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi 
corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede 
di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281. 


11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con 
il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono 
istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati 
di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, 
studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e 
restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri 
possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, 
scuole di alta formazione per l’insegnamento del restauro. All’attuazio- 
ne del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 


«Art. 182 (Disposizioni transitorie). — 1. In via transitoria, agli 
effetti indicati all’art. 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di re- 
stauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra 
quelli indicati nell’allegato B, colui il quale abbia maturato una adegua- 
ta competenza professionale nell’ambito del restauro dei beni culturali 
mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. 


1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in 
esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro 
il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo 
all’inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di compe- 
tenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell’elenco 
provvede il Ministero medesimo, nell’ambito delle risorse umane, stru- 
mentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestiva- 
mente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i 
quali conseguono la qualifica ai sensi dell’art. 29, commi 7,89. 


1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 di- 
cembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella 
attribuzione dei punteggi, indicati nell’allegato B del presente codice. 
Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee 
guida per l’espletamento della procedura di selezione pubblica, nel ri- 
spetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni 
imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restau- 
ratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei 
crediti formativi indicati nell’art. 1 del regolamento di cui al decreto 
del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabel- 
la 1 dell’allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 
30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 di- 
cembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data 
del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell’allegato 
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B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data 
del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell’allegato B 
spetta per l’attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vi- 
gore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014. 


1-quater. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi indicati nella tabel- 
la 3 dell’allegato B: 


a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e 
superfici decorate di beni architettonici l’attività caratterizzante il pro- 
filo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto 
previsto nell’allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 
26 maggio 2009, n. 86; 


b) è riconosciuta soltanto l’attività di restauro effettivamente 
svolta dall’interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamen- 
te e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e 
continuativa o a progetto, ovvero nell’ambito di rapporti di lavoro alle 
dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni 
culturali, con regolare esecuzione certificata nell’ambito della procedu- 
ra di selezione pubblica; 


c) l’attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, 
ricevuti o anche custoditi dall’autorità preposta alla tutela del bene 0g- 
getto dei lavori o dagli istituti di cui all’art. 9 del decreto legislativo 
20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell’affidamento dell’ap- 
palto, in corso d’opera o al momento della conclusione dell’appalto, 
ivi compresi atti concernenti l’organizzazione ed i rapporti di lavoro 
dell’impresa appaltatrice; 


d) la durata dell’attività di restauro è documentata dai termini di 
consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la 
durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo. 


1-quinquies. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di 
beni culturali, ai medesimi effetti indicati all’art. 29, comma 9-bis, pre- 
vio superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Sta- 
to abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di 
concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
da emanare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, 
colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di 
beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il 
medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una 
distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finaliz- 
zata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai 
medesimi effetti indicati all’art. 29, comma 9-bis, cui possono accedere 
coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti 
dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o 
il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di 
belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma 
accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, 
corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell’allegato B, attraverso 
un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La 
predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi 
di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali 
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica. 

1-sexies. Nelle more dell’attuazione dell’art. 29, comma 10, acqui- 
sisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito 
ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 
2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso 
di uno dei seguenti requisiti: 

a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e 
restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magi- 
strale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il 
diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dal- 
le università alle summenzionate classi, ai sensi dell’art. 2 del decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; 

b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in 
Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43); 


c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di 
belle arti con insegnamento almeno triennale; 

d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro 
statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola 
di restauro regionale ai sensi dell’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, 
n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni; 

e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche 
preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un 
pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore; 


— dA. 


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


Serie generale - n. 252 


7) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e su- 
perfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con 
regolare esecuzione certificata nell’ambito della procedura di selezio- 
ne pubblica. L’attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del 
datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicem- 
bre 2000, n. 445. 


1-septies. Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore restau- 
ratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, 
secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare, d’in- 
tesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia 
conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexies del presente articolo 
nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014. 


1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali 
è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all’inseri- 
mento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla 
tenuta dell’elenco provvede il Ministero medesimo, nell’ambito delle ri- 
sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 


1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione I, tabella 1, dell’alle- 
gato B consentono l’iscrizione nell’elenco, di cui al comma |, relati- 
vamente ai settori di competenza, di cui alla sezione II dell’allegato B, 
cui si riferiscono gli insegnamenti di restauro impartiti. Le posizioni di 
inquadramento di cui alla sezione I, tabella 2, dell’allegato B consen- 
tono l’iscrizione nell’elenco relativamente ai settori di competenza cui 
si riferiscono le attività lavorative svolte a seguito dell’inquadramento. 
L’esperienza professionale di cui alla sezione I, tabella 3, dell’allegato B 
consente l’iscrizione nell’elenco relativamente al settore di competenza 
cui si riferiscono le attività di restauro svolte in via prevalente, nonché 
agli eventuali altri settori cui si riferiscono attività di restauro svolte per 
la durata di almeno due anni. 


2. In deroga a quanto previsto dall’art. 29, comma 11, ed in attesa 
della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo ar- 
ticolo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione “Centro per la con- 
servazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale” è autoriz- 
zata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, 
in convenzione con l’Università di Torino e il Politecnico di Torino, un 
corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori 
dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso art. 29. Il 
decreto predetto definisce l’ordinamento didattico del corso, sulla base 
dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fonda- 
zione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica. 


3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, 
le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie dispo- 
sizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all’art. 103, comma 4. In 
caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi 
dell’art. 117, quinto comma, della Costituzione. 


3-bis. In deroga al divieto di cui all’art. 146, comma 4, secondo 
periodo sono conclusi dall’autorità competente alla gestione del vinco- 
lo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione 
paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora 
definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti 
con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenu- 
to divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica 
dell’intervento. In tale ultimo caso l’autorità competente è obbligata, su 
istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a conclu- 
derlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni 
previste dall’art. 167, comma 5. 


3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle do- 
mande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell’art. 1, commi 37 
e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantifi- 
cazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprinten- 
denza di cui all’art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, 
si intende vincolante. 


3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica ef- 
fettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai 
sensi dell’art. 181, comma l-quater, si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 167, comma 5.». 
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DECRETI PRESIDENZIALI 


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 28 giugno 2017. 


Approvazione del «Piano stralcio per l’assetto idrogeologi- 
co del bacino idrografico del fiume Livenza - Prima variante». 


IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

Visto l’art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 
del 7 maggio 2001, che, all’art. 1, comma 2, trasferisce 
dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell’am- 
biente e della tutela del territorio e del mare la direzione 
generale della difesa del suolo e gli uffici con compiti in 
materia di gestione e tutela delle risorse idriche; 


Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per 
il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»; 


Visti in particolare gli articoli 4, comma 1, 17 e 18 del- 
la legge n. 183 del 1989, concernenti le modalità di ap- 
provazione dei piani di bacino nazionali, nonché il com- 
ma 6-ter dell’art. 17, che prevede che i piani di bacino 
idrografico possono essere redatti ed approvati anche per 
sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali; 


Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposi- 
zioni in materia di ambiente»; 


Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recan- 
te «Norme in materia ambientale»; 


Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, con- 
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, 
n. 13, recante «Misure straordinarie in materia di risorse 
idriche e di protezione dell’ambiente»; 


Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, 
recante «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa 
a standard di qualità ambientale nel settore della politica 
delle acque, recante modifica e successiva abrogazione 
delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 
84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della diretti- 
va 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE 
che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, 
specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio 
dello stato delle acque», e in particolare l’art. 4; 


Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Di- 
sposizioni in materia ambientale per promuovere misure 
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessi- 
vo di risorse naturali» e in particolare l’art. 51, che ha in- 
trodotto nuove «Norme in materia di Autorità di bacino»; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri in data 10 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1989, recante «Costituzio- 
ne dell’ Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, 
Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione»; 
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Visto, altresì, l’art. 51, comma 4, della legge 28 dicem- 
bre 2015, n. 221 secondo cui «il decreto di cui al com- 
ma 3 dell’art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, 
è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge; da tale data sono soppresse 
le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, 
n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in 
vigore della presente legge le funzioni di Autorità di ba- 
cino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino 
di rilievo nazionale di cui all’art. 4 del decreto legislati- 
vo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono 
delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse stru- 
mentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali 
comprese nel proprio distretto. Dopo l’emanazione del 
decreto di cui al comma 3 dell’art. 63 del citato decre- 
to legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle 
Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all’art. 4 
del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono 
incaricati anche dell’attuazione dello stesso e svolgono le 
funzioni loro attribuite comunque non oltre la nomina dei 
segretari generali di cui al comma 7 dell’art. 63 del citato 
decreto legislativo n. 152 del 2006»; 


Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tu- 
tela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016 
recante «Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento 
alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle 
risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie del- 
le Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, 
n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 
2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 
2017; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri 27 aprile 2006 di approvazione del «Piano stralcio 
per la sicurezza idraulica del bacino idrografico del fiume 
Livenza - sottobacino Cellina-Meduna», pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2006; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri 22 luglio 2011 di approvazione del «Piano stralcio 
per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiu- 
me Livenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 
dell’8 febbraio 2012; 


Considerata la delibera n. 4 del 9 novembre 2012, con 
la quale il comitato istituzionale dell’ Autorità di bacino 
dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta- 
Bacchiglione, ha adottato il «Progetto di prima variante 
del piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino 
del fiume Livenza»; 


Visto l’avviso di adozione di tale progetto che, ai sensi 
dell’art. 18, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, 
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli- 
ca italiana n. 280 del 30 novembre 2012, nel Bollettino 
Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 
n. 52 del 27 dicembre 2012 e nel Bollettino Ufficiale della 
Regione del Veneto n. 105 del 21 dicembre 2012; 
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Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 18, comma 6, 
della legge n. 183 del 1989, sono state costituite, per 
quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’avvenuta 
adozione del progetto di piano, le sedi di consultazione 
presso le regioni e le province territorialmente interessa- 
te e che, decorso tale termine, nei quarantacinque giorni 
successivi sono state presentate osservazioni sul progetto 
di piano; 


Considerato che sul progetto di prima variante del 
piano stralcio per l’assetto idrogeologico risultano ac- 
quisiti i pareri delle conferenze programmatiche ai sensi 
dell’art. 68, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152; 


Vista la delibera della giunta della Regione del Veneto 
n. 2254 del 27 novembre 2014; 


Vista la delibera della giunta della Regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia n. 1825 del 18 settembre 2015; 


Visto il parere n. 20 del 30 ottobre 2015 del comitato 
tecnico dell’ Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Taglia- 
mento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione; 


Vista la delibera del comitato istituzionale dell’ Autori- 
tà di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Pia- 
ve, Brenta-Bacchiglione n. 1 del 19 novembre 2015, con 
la quale, in conformità con quanto prescritto dalla legge 
3 agosto 1998, n. 267, e dal decreto legislativo n. 152 del 
2006, parte III, il comitato stesso, tenendo conto delle 
osservazioni e dei pareri sopra richiamati, ha adottato il 
piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del 
fiume Livenza - prima variante; 


Considerato che la documentazione del piano adottato 
dal comitato istituzionale nella seduta del 19 novembre 
2015 vaa sostituire quella vigente, costituendo riferimen- 
to unico; 


Visto l’avviso di adozione del piano stralcio per l’as- 
setto idrogeologico del bacino del fiume Livenza - prima 
variante, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 
30 novembre 2015; 


Visto il parere favorevole della Conferenza Stato-Re- 
gioni espresso nella seduta del 30 marzo 2017; 


Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot- 
tata nella riunione del 28 giugno 2017; 


Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare; 


Decreta: 


Art. 1. 


1. È approvato il «piano stralcio per l’assetto idrogeo- 
logico del bacino idrografico del fiume Livenza - prima 
variante», adottato dal Comitato istituzionale dell’ Au- 
torità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, 
Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera n. 1 del 19 no- 
vembre 2015; 


Wi 
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2. Il piano si compone degli elaborati di seguito spe- 
cificati, che fanno parte integrante del presente decreto: 


relazione generale; 
norme di attuazione; 
elaborati cartografici riguardanti: 
n. 66 tavole relative alla pericolosità idraulica; 
n. 99 tavole relative alla pericolosità geologica; 
allegati: 
cartografia contenente 6 tavole: 


tav. I - carta degli allagamenti dell’evento alluvio- 
nale del novembre 1966 redatta dal Magistrato alle acque 
di Venezia - ufficio idrografico; 

tav II - carta degli allagamenti dell’evento allu- 
vionale del novembre 1966 redatta dall’ufficio del genio 
civile di Treviso; 

tav III - carta degli allagamenti dell’evento allu- 
vionale del novembre 1966 redatta dall’ufficio genio ci- 
vile di Venezia; 

tav IV - carta degli allagamenti dell’evento allu- 
vionale del novembre 1966 redatta dall’ufficio del genio 
civile di Pordenone; 

tav V - carta delle zone allagate durante l’evento 
del 3-4 novembre 1966; 

tav VI - carta della criticità idraulica; 

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del baci- 


no idrografico del fiume Livenza - sottobacino Cellina- 
Meduna (P.S.S.I.-C.M.). 


Art. 2. 


1. Il presente decreto e gli elaborati allegati di cui 
all’art. 1 sono depositati presso il Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale 
per la salvaguardia del territorio e delle acque, nonché 
presso la sede dell’Autorità di bacino distrettuale delle 
Alpi orientali. Gli elaborati di tale piano sono altresì di- 
sponibili sul sito internet della medesima Autorità di ba- 
cino, all’indirizzo www.adbve.it 

2. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei 
competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella Gaz- 
zetta Ufficiale della Repubblica italiana e, a cura delle 
Regioni territorialmente competenti, nei rispettivi Bollet- 
tini ufficiali. 

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes- 
sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Roma, 28 giugno 2017 


Il Presidente del Consiglio dei ministri 
GENTILONI SILVERI 


Il Ministro dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 
GALLETTI 
Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2017 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 


del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
registro n. 1, foglio n. 3995 


17A07231 


27-10-2017 
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 


DECRETO 20 ottobre 2017. 


Sospensione, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 
27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento de- 
gli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli 
eventi sismici del giorno 21 agosto 2017 verificatisi nel ter- 
ritorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, 
dell’isola di Ischia. 


IL MINISTRO DELL’ECONOMIA 
E DELLE FINANZE 


Visto l’art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, 
n. 212, con il quale si attribuisce al Ministro delle finan- 
ze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro- 
grammazione economica, il potere di sospendere o diffe- 
rire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari 
a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali 
ed imprevedibili; 

Visto l’art. 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000, 
con il quale si prevede che la ripresa dei versamenti dei 
tributi sospesi o differiti avviene senza applicazione di 
sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di 
sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un mas- 
simo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere 
dal mese successivo alla data di scadenza della sospensio- 
ne e che le modalità e i termini della ripresa dei versamen- 
ti sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze, tenendo conto della durata del periodo di 
sospensione, nei limiti delle risorse, preordinate allo sco- 
po, dal fondo previsto dell’art. 1, comma 430, della legge 
28 dicembre 2015, n. 208; 


Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell’eco- 
nomia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite 
le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica e delle finanze; 


Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ago- 
sto 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° set- 
tembre 2017, n. 204, con la quale è stato dichiarato lo 
stato di emergenza in ordine all’evento sismico che il 
giorno 21 agosto 2017 ha colpito il territorio dei Comu- 
ni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell’isola di 
Ischia; 


Considerato che tale evento ha determinato una gra- 
ve situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e 
per la sicurezza dei beni pubblici e privati, ed ha altresì 
provocato la perdita di vite umane, feriti, nonché danneg- 
giamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati; 


=D 


Ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dal 
citato art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, 
a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici veri- 
ficatisi nei suddetti territori; 


Decreta: 


Art. 1. 


1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 
21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede ope- 
rativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e 
Lacco Ameno, dell’isola di Ischia sono sospesi i termini 
dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quel- 
li derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti 
della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’art. 29 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sca- 
denti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 
18 dicembre 2017. Non si procede al rimborso di quanto 
già versato. 


2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altre- 
sì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, 
aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei 
comuni di cui al comma 1. 


3. La sospensione è subordinata alla richiesta del con- 
tribuente che contenga anche la dichiarazione di inagi- 
bilità, in tutto o in parte, dell’abitazione, dello studio 
professionale o della sede dell’impresa, ai sensi del Testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della richie- 
sta medesima agli uffici dell’ Agenzia delle entrate terri- 
torialmente competente. 


4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle 
ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti 
d’imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effet- 
tuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenu- 
te nei termini previsti, è applicabile l’art. 6, comma 5, del 
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 


5. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospen- 
sione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 
19 dicembre 2017. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Roma, 20 ottobre 2017 


Il Ministro: PADOAN 


17A07270 
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DECRETO 25 ottobre 2017. 


Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni. 


IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 


Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, 
concernente disposizioni sull’amministrazione del patri- 
monio e sulla contabilità generale dello Stato; 


Visto l’art. 548 del regolamento per l’amministrazione 
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, 
approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924; 


Visto l’art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e 
successive modificazioni; 


Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, 
testo unico delle disposizioni in materia di intermedia- 
zione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 
n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del 
decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi 
agli specialisti in titoli di Stato italiani; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 di- 
cembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizio- 
ni legislative in materia di debito pubblico, e, in partico- 
lare, l’art. 3, ove si prevede che il Ministro dell’economia 
e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, 
ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra 
l’altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mer- 
cato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti 
finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone 
l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per 
la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sotto- 
scrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra carat- 
teristica e modalità; 


Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e suc- 
cessive modifiche ed integrazioni; 


Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 
e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino 
della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi; 


Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 
2016, emanato in attuazione dell’art. 3 del citato decre- 
to del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con 
il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità 
cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell’effet- 
tuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo artico- 
lo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti 
vengano disposte mediante decreto dal direttore generale 
del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzio- 
ne II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza 
o impedimento di quest’ultimo possano essere disposte 
dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in pre- 
senza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o 
impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigen- 
te generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del 
direttore generale del Tesoro; 


— «di 


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


Serie generale - n. 252 


Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 
2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha de- 
legato il direttore della Direzione II del Dipartimento del 
Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni 
suddette; 


Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del 
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti 
la dematerializzazione dei titoli di Stato; 


Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 
2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente 
la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; 


Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gaz- 
zetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è sta- 
to affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione 
accentrata dei titoli di Stato; 


Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l’ap- 
provazione del bilancio di previsione dello Stato per l’an- 
no finanziario 2017, e in particolare il secondo comma 
dell’art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emis- 
sione dei prestiti pubblici per l’anno stesso, così come 
modificato dall’art. 27 del decreto-legge 23 dicembre 
2016, n. 237; 


Visto l’art. 17 del decreto del Presidente della Repub- 
blica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all’ammissibilità 
del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipa- 
zione alle aste dei titoli di Stato; 


Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015, re- 
cante norme per la trasparenza nelle operazioni di collo- 
camento di titoli di Stato; 


Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che 
disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo 
nell’adempimento dell’obbligo di versare contante o titoli 
per incapienza dei conti degli operatori che hanno parte- 
cipato alle operazioni di emissione, concambio e riacqui- 
sto di titoli di Stato; 


Ravvisata l’esigenza di svolgere le aste dei buoni or- 
dinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in 
termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la pras- 
si prevalente sui mercati monetari dell’area euro; 


Considerato che l’importo delle emissioni disposte a 
tutto il 23 ottobre 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di 
prestiti pubblici già effettuati, a euro 57.580 milioni; 


Decreta: 


Art. 1. 


Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto del Presi- 
dente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché 
del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, citato nelle 
premesse, e in deroga all’art. 548 del regolamento di con- 
tabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 ottobre 
2017 l’emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appres- 
so denominati BO7) a 181 giorni con scadenza 30 aprile 
2018, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 
milioni di euro. 
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Per la presente emissione è possibile effettuare riaper- 
ture in tranche. 


AI termine della procedura di assegnazione, è altresì 
disposta l’emissione di un collocamento supplementare 
dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli ope- 
ratori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi 
degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 
22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le mo- 
dalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presen- 
te decreto. 


Art. 2. 


Sono escluse automaticamente dall’asta le richieste 
effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo 
accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità: 


a) nel caso di domanda totale superiore all’offerta, si 
determina il rendimento medio ponderato delle richieste 
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costitu- 
iscono la seconda metà dell’importo nominale in emis- 
sione; nel caso di domanda totale inferiore all’offerta, si 
determina il rendimento medio ponderato delle richieste 
che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costitui- 
scono la seconda metà dell’importo domandato; 


b) si individua il rendimento minimo accoglibile, 
corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al 
punto a) decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale 
= 100 punti base). 


In caso di esclusione ai sensi del primo comma del 
presente articolo, il rendimento medio ponderato di ag- 
giudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale 
offerta dall’emittente una quantità pari a quella esclusa. 
Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari 
al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti 
base al rendimento minimo accolto nell’asta e il rendi- 
mento minimo accoglibile. 


Art. 3. 


Sono escluse dall’assegnazione le richieste effettuate 
a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al 
rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate 
partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà 
dell’ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel 
caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche of- 
ferta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla 
base dell’importo complessivo delle richieste, ordinate in 
modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà 
della tranche offerta. 


Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponde- 
rato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi 
dell’art. 2 del presente decreto. 


Art. 4. 


Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto 
vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il 
rendimento massimo accoglibile — derivanti dai mecca- 
nismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il 
rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il 
corrispondente prezzo medio ponderato. 


— #9. È 
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In caso di emissioni di tranche successive alla prima, 
il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il 
prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sen- 
si dell’art. 17 del presente decreto. 


Art. 5. 


I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 
euro e, ai sensi dell’art. 39 del decreto legislativo n. 213 
del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappre- 
sentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto. 


La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica 
le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel ser- 
vizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto 
strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamen- 
to. L'operatore partecipante all’asta, al fine di regolare i 
BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da 
comunicare alla Banca d’Italia, in base alla normativa e 
alle modalità dalla stessa stabilite. 


Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudi- 
catari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti 
con i sottoscrittori. 


Art. 6. 


In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del 
regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata 
dei BOT può essere espressa in «giorni». 


Il computo dei giorni ai fini della determinazione della 
scadenza decorre dal giorno successivo a quello del rego- 
lamento dei BOT. 


Art. 7. 


Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti 
appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di 
almeno uno dei servizi di investimento in base all’art. 1, 
comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 
citato nelle premesse: 


a) le banche italiane comunitarie ed extracomunita- 
rie di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), 5) e c) del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell’albo 
istituito presso la Banca d’Italia in base all’art. 13, com- 
ma 1 dello stesso decreto legislativo; 


le banche comunitarie possono partecipare all’asta 
anche in quanto esercitino le attività di cui all’art. 16 del 
citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabili- 
mento di succursali nel territorio della Repubblica, pur- 
ché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 
dello stesso art. 16; 


le banche extracomunitarie possono partecipare 
all’asta anche in quanto esercitino le attività di interme- 
diazione mobiliare senza stabilimento di succursali pre- 
via autorizzazione della Banca d’Italia rilasciata d’intesa 
con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4; 
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b) le società di intermediazione mobiliare e le im- 
prese di investimento extracomunitarie di cui all’art. 1, 
comma 1, lettere e) e g) del menzionato decreto legi- 
slativo n. 58 del 1998, iscritte all’albo istituito presso la 
CONSOB, come stabilito all’art. 20, comma 1, ovvero 
le imprese di investimento comunitarie di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell’ap- 
posito elenco allegato a detto albo. 

Alla Banca d’Italia, quale gerente il servizio di teso- 
reria provinciale dello Stato, viene affidata l’esecuzione 
delle operazioni. 


La Banca d’Italia è autorizzata a stipulare apposite con- 
venzioni con gli operatori per regolare la partecipazione 
alle aste tramite la rete nazionale interbancaria. 


Art. 8. 


Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono 
essere formulate in termini di rendimento, che può assu- 
mere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono 
da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizza- 
zione semplice riferita all’anno di 360 giorni. 

Le richieste degli operatori devono essere inviate tra- 
mite la rete nazionale interbancaria e devono contenere 
sia l’indicazione dell’importo dei BOT che si intende sot- 
toscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse 
all’asta richieste senza indicazione del rendimento. 

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d’asta, 
espressi in termini percentuali, possono variare di un mil- 
lesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Even- 
tuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate 
per difetto. 

L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferio- 
re a 1.500.000 euro di capitale nominale. 


Le richieste di ciascun operatore che indichino un im- 
porto che superi, anche come somma complessiva di esse, 
quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a 
partire da quella con il rendimento più basso e fino a con- 
correnza dell’importo offerto, salvo quanto stabilito agli 
articoli 2 e 3 del presente decreto. 


Le richieste di importo non multiplo dell’importo mi- 
nimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate 
per difetto. 

Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli 
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissio- 
ne non verranno prese in considerazione. 


Art. 9. 


Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare 
alla Banca d’Italia, devono essere trasmesse utilizzando 
la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecni- 
che stabilite dalla Banca d’Italia medesima. 


AI fine di garantire l’integrità e la riservatezza dei dati 
trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono 
scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia 
tra operatori e Banca d’Italia. 


Nell’impossibilità di immettere messaggi in rete a cau- 
sa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richie- 
ste di partecipazione all’asta debbono essere inviate me- 
diante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto 
previsto dalle convenzioni di cui all’art. 7, ultimo comma 
del presente decreto. 
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Art. 10. 


Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca 
d’Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 27 otto- 
bre 2017. Le richieste non pervenute entro tale termine 
non verranno prese in considerazione. 


Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti 
già pervenute vengono prese in considerazione soltanto 
se giunte entro il termine di cui sopra. 


Le richieste non possono essere più ritirate dopo il ter- 
mine suddetto. 


Art. ll. 


Le operazioni d’asta vengono eseguite nei locali della 
Banca d’Italia, dopo la scadenza del termine di cui all’ar- 
ticolo precedente, in presenza di un rappresentante della 
Banca medesima e con l’intervento, anche tramite siste- 
mi di comunicazione telematica, di un rappresentante del 
Ministero dell’economia e delle finanze, che ha funzioni 
di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale 
devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendi- 
menti di aggiudicazione e l’ammontare dei relativi inte- 
ressi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 
e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione. 


Art. 12. 


Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a 
contabilizzare l’importo degli interessi in apposito uni- 
co documento riassuntivo per ciascuna franche emessa e 
rilasciano — nello stesso giorno fissato per l’emissione 
dei BOT dal presente decreto — quietanze d’entrata per 
l’importo nominale emesso. 


La spesa per gli interessi passivi graverà sul capi- 
tolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze 
dell’esercizio finanziario 2018. 


L’entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al 
capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con 
valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato 
nell’art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale 
versamento, la competente sezione di tesoreria dello Sta- 
to rilascerà apposita quietanza di entrata. 


Art. 13. 


L’assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento ri- 
spettivamente indicato da ciascun operatore partecipante 
all’asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascu- 
na a un rendimento diverso. 


Art. 14. 


L’aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo 
l’ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, 
fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto spe- 
cificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto. 
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Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento 
massimo accolto non possano essere totalmente soddi- 
sfatte, si procede al riparto pro-quota. 


Le richieste risultate aggiudicate vengono regola- 
te ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli 
operatori. 


Art. 15. 


Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il 
collocamento supplementare di detti titoli semestrali ri- 
servato agli specialisti, di cui all’art. 1, per un importo 
di norma pari al 10% dell’ammontare nominale offerto 
nell’asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al 
successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli opera- 
tori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato 
all’asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta 
effettuata a un rendimento non superiore al rendimento 
massimo accoglibile di cui all’art. 3 del presente decre- 
to. Questi possono partecipare al collocamento supple- 
mentare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle 
ore 15,30 del giorno 30 ottobre 2017. 


Le offerte non pervenute entro tale termine non verran- 
no prese in considerazione. 


Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento 
medio ponderato di aggiudicazione dell’asta della tranche 
ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento 
diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento me- 
dio ponderato. 


Ai fini dell’assegnazione valgono, in quanto applicabi- 
li, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di 
ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le 
modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l’indica- 
zione dell’importo dei titoli che si intende sottoscrivere. 


Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 
1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore 
non vengono prese in considerazione. 


Ciascuna richiesta non può superare l’intero importo 
offerto nel collocamento supplementare; eventuali richie- 
ste di ammontare superiore sono accettate fino al limi- 
te dell’importo offerto nel collocamento supplementare 
stesso. 


Le richieste di importo non multiplo dell’importo mi- 
nimo sottoscrivibile di cui all’art. 5 vengono arrotondate 
per difetto. 


Eventuali offerte che presentino l’indicazione di titoli 
di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissio- 
ne non verranno prese in considerazione. 


Art. 16. 


L’importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel 
collocamento supplementare è così determinato: 


a) per un importo di norma pari al 5% dell’ammon- 
tare nominale offerto nell’asta ordinaria, è pari al rappor- 
to fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato 
aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT 
semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamen- 
te precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato 
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nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a par- 
tecipare al collocamento supplementare; non concorrono 
alla determinazione dell’importo spettante a ciascuno 
specialista gli importi assegnati secondo le modalità di 
cui all’art. 2 del presente decreto; 


b) per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammonta- 
re nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base 
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance 
relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmen- 
te sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai 
sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell’art. 28, 
comma 2 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 
2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comu- 
nicata alla Banca d’Italia e agli specialisti stessi. 


L’importo di cui alla precedente lettera a), di norma 
pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta or- 
dinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comu- 
nicato stampa successivo alla chiusura della procedura 
d’asta ordinaria. 


Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritaria- 
mente a ciascuno specialista il minore tra l’importo ri- 
chiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più 
specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quel- 
le loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato 
alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli ope- 
ratori che abbiano presentato richieste superiori a quel- 
le spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in 
base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e bd). 


Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento 
supplementare viene effettuato dagli operatori assegna- 
tari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati 
nell’asta ordinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del pre- 
sente decreto. 


Art. 17. 


L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corri- 
sposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fisca- 
li, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso 
con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente 
al rendimento medio ponderato della prima tranche. 


Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle 
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT 
emessi con il presente decreto si applicano le disposizio- 
ni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e 
successive modifiche e integrazioni e al decreto legisla- 
tivo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e 
integrazioni. 


Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del 
bilancio e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, 25 ottobre 2017 


p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA 


17A07379 
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 


DECRETO 2 agosto 2017. 


Soppressione di 2 sezioni in funzione di Corte di assise 
presso il Tribunale di Napoli e trasformazione di 2 posti di 
Presidente di sezione in 2 posti di giudice. 


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 


Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, concernente «ri- 
ordinamento dei giudizi di assise», come modificata dalla 
legge 21 febbraio 1984, n. 14; 


Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente 
«Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi 
nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»; 


Vista la legge 13 novembre 2008, n. 181, concernente 
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- 
legge 16 settembre 2008, n. 143, recante interventi urgen- 
ti in materia di funzionalità del sistema giudiziario»; 


Visto, in particolare, l’art. 1-bis, comma 2, della leg- 
ge innanzi citata, secondo il quale «Il Ministro della giu- 
stizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, 
provvede con propri decreti alla rideterminazione delle 
piante organiche del personale di magistratura»; 


Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a 
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- 
legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure ur- 
genti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. 
Delega al Governo per la riorganizzazione della distribu- 
zione sul territorio degli uffici giudiziari»; 


Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, 
recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e 
degli uffici del pubblico ministero a norma dell’art. 1, 
comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148»; 


Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, 
concernente «Disposizioni integrative, correttive e di co- 
ordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 
7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese 
ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»); 


Vista la tabella E allegata al decreto ministeriale 
17 aprile 2014, come sostituita dalla tabella E allegata al 
decreto ministeriale 1° dicembre 2016 e successive varia- 
zioni, con cui sono state rideterminate le piante organiche 
del personale di magistratura addetto ai Tribunali ordinari 
e alle relative procure della Repubblica; 


Vista la nota del 19 aprile 2017, con cui il Presiden- 
te del Tribunale di Napoli ha richiesto la soppressione 
di due delle cinque Sezioni di Corte di Assise, nonché la 
contestuale trasformazione di due posti di Presidente di 
sezione in altrettanti posti di giudice, al fine di incremen- 
tare le risorse necessarie ad altri settori dell’ufficio; 
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Tenuto conto che l’analisi dei flussi relativi alle Sezio- 
ni della Corte di Assise nel quadriennio 2013-2016 evi- 
denzia, in particolare, una significativa contrazione delle 
sopravvenienze, che risultano in linea con le capacità di 
smaltimento da parte delle tre Sezioni di Assise operanti 
nel periodo considerato; 


Valutato, inoltre, che la trasformazione dei due posti di 
Presidente di sezione in altrettanti posti di giudice, con- 
sentendo di recuperare risorse da destinare ai settori della 
giurisdizione interessati da carichi di lavoro di maggiore 
rilevanza, risulta senz’altro condivisibile nella prospetti- 
va della complessiva riorganizzazione dell’Ufficio pro- 
spettata dal Presidente del Tribunale di Napoli con la nota 
citata; 


Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla soppres- 
sione di due sezioni di Corte di Assise del Tribunale di 
Napoli e alla riduzione, nell’ambito della relativa pian- 
ta organica, di due posti di Presidente di sezione con il 
contestuale e corrispondente incremento di due posti di 
giudice; 


Acquisito e valutato il parere espresso al riguardo dal 
Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 
26 luglio 2017; 


Decreta: 


Art. 1. 


1. Presso il Tribunale di Napoli sono soppresse due del- 
le attuali cinque Sezioni in funzione di Corte di Assise. 


2. La circoscrizione territoriale ed il numero dei giu- 
dici popolari della Corte di Assise presso il Tribunale di 
Napoli sono determinati dalla tabella allegata al presente 
decreto, che modifica, per la parte di interesse, la vigente 
tabella N annessa al decreto del Presidente della Repub- 
blica 30 agosto 1951, n. 757. 


Art. 2. 


La pianta organica del Tribunale di Napoli è ampliata 
in ragione di due posti di giudice ed è, contestualmente, 
ridotta in ragione di due posti di Presidente di sezione. 


Art. 3. 


La tabella E, allegata al decreto ministeriale 17 aprile 
2014, registrato alla Corte di Conti il 23 maggio 2014, 
come sostituita dalla tabella E allegata al decreto mini- 
steriale 1° dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti 
il 12 gennaio 2017, è modificata nel senso e nei limiti di 
quanto previsto dall’art. 2 che precede. 


Roma, 2 agosto 2017 


Il Ministro: ORLANDO 


Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2017 
Ufficio controllo atti PC.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne 
prev. n. 2054 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 


DECRETO 235 ottobre 2017. 


Proroga del termine finale per la presentazione delle do- 
mande di ammissione ai contributi per la formazione profes- 
sionale nel settore dell’autotrasporto per l’annualità 2017. 


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 


Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 7 luglio 2017, n. 348 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale - Serie generale - n. 191 del 17 agosto 2017) 
recante modalità operative per l’erogazione dei contributi 
a favore delle iniziative di formazione professionale nel 
settore dell’autotrasporto per l’annualità 2017; 


Visto in particolare l’art. 2, comma 3 del suddetto de- 
creto 7 luglio 2017, n. 348, a norma del quale il termine 
ultimo per la proposizione delle istanze di ammissione ai 
contributi è fissato al 27 ottobre 2017; 


Considerato che, a norma dell’art. 2, comma 3 dello 
stesso decreto 7 luglio 2017, n. 348, le domande per acce- 
dere ai contributi devono essere presentate esclusivamen- 
te in via telematica, avvalendosi, in base alle specifiche 
modalità previste sul sito del Ministero delle infrastruttu- 
re e dei trasporti, della piattaforma informatica denomi- 
nata «portale dell’automobilista»; 


Preso atto delle numerose segnalazioni in ordine alle 
difficoltà tecniche di funzionamento della predetta piat- 
taforma pervenute dalle imprese e dalle associazioni di 
categoria dell’autotrasporto; 


Ritenuto, pertanto, necessario prorogare il termine di 
scadenza previsto per la presentazione delle domande in 
formato digitale; 


Decreta: 


Art. 1. 


1. Per le motivazioni di cui in premessa, il termine fina- 
le previsto dall’art. 2, comma 3 del decreto del Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti 7 luglio 2017, n. 348, 
per la presentazione delle domande di ammissione ai con- 
tributi a favore delle iniziative di formazione professiona- 
le è prorogato al 10 novembre 2017. 


Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub- 
blica italiana. 


Roma, 25 ottobre 2017 


Il Ministro: DELRIO 
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DECRETO 25 ottobre 2017. 


Abrogazione del decreto 23 marzo 2017, recante: «Imposi- 
zione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma 
Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, 
Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Li- 
nate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia- 
Milano Linate e viceversa.» 


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 


Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione euro- 
pea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108; 

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante 
norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Co- 
munità ed in particolare l’art. 16 e l’art. 17; 

Viste la comunicazione della Commissione europea 
sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in 
materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per 
la prestazione di servizi di interesse economico generale 
(GUUE 2012/C 8/02), la disciplina dell’Unione europea 
relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di com- 
pensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 
2012/C 8/03) e la decisione della Commissione europea 
riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’art. 106, 
paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione 
degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determina- 
te imprese incaricate della gestione di servizi di interesse 
economico generale (GUUE 2012/L 7); 


Visto l’art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che 
assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competen- 
za di imporre con proprio decreto oneri di servizio pub- 
blico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aero- 
portuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, 
in conformità alle conclusioni della Conferenza di servizi 
prevista dal comma 2 dello stesso articolo ed alle dispo- 
sizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e 
sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008; 


Visto l’art. 1, commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che prevede il pas- 
saggio delle funzioni in materia di continuità territoriale 
alla Regione autonoma della Sardegna e l’assunzione dei 
relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione; 


Visto il protocollo di intesa per la continuità territoriale 
aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrut- 
ture e dei trasporti, 1’ Ente nazionale per l’aviazione civile 
(ENAC) e la Regione autonoma della Sardegna, firmato 
il 7 settembre 2010; 

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e 
successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficia- 
le della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 
13 marzo 2013, recante l’imposizione di oneri di servizio 
pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e vicever- 
sa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma 
Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e vicever- 
sa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Li- 
nate e viceversa a decorrere dal 27 ottobre 2013; 
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Visto l’art. 1, comma 1, della legge della Regione auto- 
noma della Sardegna del 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme 
per la copertura finanziaria della continuità territoriale 
aerea) e successive modifiche e integrazioni, così come 
modificato dall’art. 1, comma 35, della legge del 21 gen- 
naio 2014, n. 7 della Regione stessa; 


Viste le note n. 4769 e n. 2311 rispettivamente del 5 lu- 
glio e del 5 dicembre 2016 con le quali il Presidente del- 
la Regione autonoma della Sardegna ha convocato per il 
19 luglio e il 21 dicembre 2016 la Conferenza di servizi 
con il compito di definire nuovi oneri di servizio pubblico 
sui collegamenti aerei da e per la Regione Sardegna in 
conformità al regolamento (CE) n. 1008/2008; 


Visti i relativi verbali datati 19 luglio e 21 dicembre 
2016, da cui risulta che le parti hanno ridefinito i parametri 
su cui articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico 
sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero- 
Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e vi- 
ceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma 
Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa 
fissandone la decorrenza a far data dal 27 ottobre 2017; 


Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2017, n. 91 e 
successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficia- 
le della Repubblica italiana - Serie generale - n. 100 del 
2 maggio 2017, recante l’imposizione di oneri di servizio 
pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, 
Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiu- 
micino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, 
Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate 
e viceversa a decorrere dalla data del 9 novembre 2017; 


Vista la nota della Regione autonoma della Sardegna 
prot. n. 7866 del 10 agosto 2017, con la quale sono stati 
comunicati gli esiti delle gare pubbliche europee, ai sensi 
dell’art. 16, paragrafi 9 e 10 e art. 17 del regolamento 
(CE) n. 1008/2008, per la gestione in esclusiva dei servizi 
aerei di linea sulle rotte assoggettate ad oneri di servi- 
zio pubblico ai sensi decreto ministeriale 23 marzo 2017, 
n. 91 e successive modifiche; 


Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2017, n. 469 
che, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana, limitatamente alle rotte Caglia- 
ri-Roma Fiumicino e viceversa e Cagliari-Milano Linate 
e viceversa, differisce al 9 giugno 2018 l’entrata in vigore 
degli oneri di servizio pubblico di cui al citato decreto 
ministeriale 23 marzo 2017, n. 91 e successive modifiche; 


Vista la nota del Presidente della Regione autonoma 
della Sardegna prot. n. 1711 del 20 ottobre 2017 con 
la quale, viene rappresentata la posizione assunta dalla 
Commissione europea che, con nota dell’11 ottobre 2017, 
riguardo al regime di imposizione di oneri di servizio sul- 
le rotte da e per la Sardegna dagli aeroporti di Alghero, 
Cagliari e Olbia, disposti con il citato decreto ministeriale 
n. 91/2017, ha rilevato una non conformità al regolamen- 
to CE n. 1008/2008, che implicherebbe verosimilmen- 
te l’avvio della procedura ai sensi dell’art. 18 del sopra 
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richiamato reg. CE n. 1008/2008 e l’applicazione delle 
norme europee in materia di aiuti di stato, con la con- 
seguente necessità di recuperare gli aiuti incompatibili 
correlati alle compensazioni finanziarie pagate ai vettori 
aerei interessati; 


Considerato che la Regione Sardegna, nel prendere 
atto della comunicazione della Commissione europea 
soprarichiamata, ha comunicato di avere in corso l’ado- 
zione degli atti di revoca delle aggiudicazioni delle gare 
relative alle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, 
Alghero-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumi- 
cino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa; 


Considerato che nella medesima nota del Presidente 
della Regione autonoma della Sardegna del 20 ottobre 
2017 si richiede, al fine di garantire il servizio pubbli- 
co essenziale di trasporto aereo sule rotte in questione, e 
nel contempo assicurare la connettività territoriale della 
Sardegna, nelle more della definizione di una nuova im- 
posizione di oneri di servizio pubblico, la proroga dell’at- 
tuale regime di imposizione di cui al decreto ministeriale 
21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche; 


Ravvisata la necessità, pertanto, di far cessare gli ef- 
fetti del regime onerato imposto con decreto ministeriale 
23 marzo 2017, n. 91 e successive modifiche; 


Considerata altresì la necessità di assicurare la conti- 
nuità territoriale della Regione Sardegna attraverso voli 
di linea regolari e continuativi tra gli scali di Alghero, Ca- 
gliari e Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano 
Linate; 


Valutata la necessità di mantenere il regime onerato di 
cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e suc- 
cessive modifiche; 


Decreta: 


Art. 1. 


A decorrere dalla data di pubblicazione del presente 
decreto, è abrogato il decreto ministeriale 23 marzo 2017, 
n. 91 e successive modifiche e, conseguentemente, per- 
mangono gli effetti del decreto ministeriale 21 febbraio 
2013, n. 61 e successive modifiche fino all’entrata in vi- 
gore della nuova imposizione di oneri di servizio pubbli- 
co in via di definizione. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana, nel sito internet del Mini- 
stero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it e 
su quello della Regione autonoma della Sardegna www. 
regione.sardegna.it 


Roma, 25 ottobre 2017 


Il Ministro: DELRIO 


17A07381 


27-10-2017 


MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 


DECRETO 28 settembre 2017. 


Attuazione della decisione di esecuzione della Commis- 
sione europea n. C(2017)5807 del 28 agosto 2017 che auto- 
rizza deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parla- 
mento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al 
regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, 
dell’ 11 marzo 2014. 


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI 


Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finan- 
ziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica 
agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio 
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) 
n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 


Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamen- 
to europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito 
dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola co- 
mune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del 
Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 


Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della 
Commissione, dell’ 11 marzo 2014, che integra il regola- 
mento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agri- 
coltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 
politica agricola comune e che modifica l’allegato X di 
tale regolamento; 


Vista la decisione di esecuzione della Commissione eu- 
ropea n. C(2017)5807 del 28 agosto 2017 che autorizza 
deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamen- 
to europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e al re- 
golamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissio- 
ne, dell’11 marzo 2014, notificata in data 29 agosto 2017; 


Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali del 26 febbraio 2015, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — Se- 
rie generale n. 81 dell’8 aprile 2015, recante «Disposi- 
zioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 
18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) 
n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013», ed in particolare gli articoli 10 e 19; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 44, paragrafo 4, del 
regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell’art. 45, paragrafo 
2 del regolamento (UE) n. 639/2014 le superfici utilizzate 
per il pascolo o per la fienagione non possono essere con- 
siderati terreni a riposo; 

Considerato che la decisione di esecuzione della Com- 
missione n. C(2017)5807, sopra richiamata, autorizza 
l’Italia a prevedere deroghe a talune condizioni per otte- 
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nere il pagamento di inverdimento a causa della siccità, 
consentendo di utilizzare, per il pascolo o la fienagione, i 
terreni lasciati a riposo ai fini della diversificazione coltu- 
rale o della costituzione delle aree d’interesse ecologico; 


Considerato che, a causa delle condizioni climatiche 
avverse, comprovate dai dati agrometeorologici, l’attivi- 
tà agricola è stata seriamente colpita sull’intero territorio 
nazionale; 


Considerato che, ai sensi dell’art. 19, del decreto mi- 
nisteriale del 26 febbraio 2015 citato in premessa, previa 
comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano, sono apportate modifiche ai decreti di applica- 
zione dei pagamenti diretti al fine di adattarli alle indica- 
zioni della Commissione europea; 


Ritenuto opportuno avvalersi delle deroghe previste 
nella decisione di esecuzione della Commissione europea 
n. C(2017)5807, consentendo agli agricoltori di utilizza- 
re, per il pascolo o la fienagione, i terreni lasciati a riposo, 
anche se dichiarati nella domanda unica 2017, ai fini della 
diversificazione colturale e della costituzione delle aree 
di interesse ecologico; 


Vista la comunicazione alla Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie auto- 
nome effettuata con nota ministeriale 25 settembre 2017, 
prot AOOGAB 0011282, ai sensi dell’art. 19 del sopraci- 
tato decreto ministeriale 26 febbraio 2015; 


Decreta: 


Art. 1. 


Deroga per i terreni a riposo 


1. Ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1 della decisione di 
esecuzione (UE) n. C(2017)5807, per l’anno di domanda 
2017, i terreni lasciati a riposo sono considerati una col- 
tura distinta per il rispetto della diversificazione colturale, 
in deroga all’art. 44, paragrafo 4 del regolamento (UE) 
n. 1307/2013 e all’art. 10 del decreto del Ministro delle 
politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 
2015 citato nelle premesse, anche se tali terreni sono stati 
utilizzati per il pascolo o la fienagione. 


2. Ai sensi dell’art. 1, paragrafo 2 della decisione di 
esecuzione (UE) n. C(2017)5807, per l’anno di domanda 
2017, i terreni lasciati a riposo sono considerati area di 
interesse ecologico, in deroga all’art. 45, paragrafo 2 del 
regolamento delegato n. 639/2014 e all’art. 10 del decreto 
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 
del 26 febbraio 2015 citato nelle premesse, anche se tali 
terreni sono stati utilizzati per il pascolo o la fienagione. 
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Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per 
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, 28 settembre 2017 


Il Ministro: MARTINA 


Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2017 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF  reg.ne prev. n. 845 


ALLEGATO 


MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI 
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 NOVEMBRE 2012, 
N. 252 


Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione eu- 
ropea n. C(2017)5807 del 28 agosto 2017 che autorizza deroghe al re- 
golamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 17 dicembre 2013 e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della 
Commissione, dell’11 marzo 2014. 


ONERI ELIMINATI 

Il presente decreto non elimina oneri informativi. 
ONERI INTRODOTTI 

Il presente decreto non introduce oneri informativi. 
Cosa cambia per i cittadini e le imprese 


Il decreto consente di riconoscere come terreni lasciati a riposo 
anche le superfici agricole eventualmente pascolate o utilizzate per la 
fienagione. 


17A07225 


MINISTERO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


DECRETO 6 settembre 2017. 


Liquidazione coatta amministrativa della «I Poggi socie- 
tà cooperativa edilizia», in Siena e nomina del commissario 
liquidatore. 


IL MINISTRO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi- 
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 


Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 


Vista l’istanza con la quale la Confederazione coope- 
rative italiane ha chiesto che la società «I Poggi società 
cooperativa edilizia» sia ammessa alla procedura di liqui- 
dazione coatta amministrativa; 
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Viste le risultanze della revisione della predetta Asso- 
ciazione di rappresentanza, dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della suddetta società cooperativa; 


Considerato quanto emerge dalla visura camerale effet- 
tuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese 
e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 
2015, dalla quale si evince una condizione di sostanziale 
insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale 
pari ad € 4.759.361,00 si è riscontrata una massa debitoria 
pari ad € 4.795.166,00 ed un patrimonio netto negativo 
pari ad € -35.805,00; 


Considerato che in data 26 luglio 2017 è stato assolto 
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti 
i soggetti interessati e che il legale rappresentante della 
società ha comunicato formalmente la propria rinuncia 
alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni; 


Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 


Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 


Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giu- 
gno 1975, n. 400, delle designazioni dell’ Associazione 
nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 


Decreta: 


Art. 1. 


La società cooperativa «I Poggi società cooperativa 
edilizia», con sede in Siena (codice fiscale 01139290520) 
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 2545-terdecies del codice civile. 


Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario 
liquidatore il dott. Giovanni Semboloni (codice fiscale 
SMBGNN43C23C407N), nato a Cavriglia (Arezzo) il 
23 marzo 1943, e domiciliato in Bagno a Ripoli (Firenze), 
via Chiantigiana n. 66. 


Art. 2. 


Con successivo provvedimento sarà definito il tratta- 
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 

Il presente provvedimento potrà essere impugnato din- 
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del- 
la Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge. 


Roma, 6 settembre 2017 


Il Ministro: CALENDA 


17A07252 
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DECRETO 6 settembre 2017. 


Liquidazione coatta amministrativa della «La Pietra so- 
cietà cooperativa in liquidazione», in Arezzo e nomina del 
commissario liquidatore. 


IL MINISTRO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi- 
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 


Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 


Vista l’istanza con la quale la Confcooperative ha 
chiesto che la società «La Pietra Società cooperativa in 
liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione 
coatta amministrativa; 


Viste le risultanze della revisione della Confcooperati- 
ve dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta 
società cooperativa; 


Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag- 
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente Regi- 
stro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bi- 
lancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio 
al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di so- 
stanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patri- 
moniale di € 901.180,00 si riscontra una massa debitoria 
di € 1.873.742,00 ed un patrimonio netto negativo di € 
-972.562,00; 


Considerato che in data 17 luglio é stato assolto l’ob- 
bligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, 
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti 
i soggetti interessati e che il legale rappresentante della 
società ha comunicato formalmente la propria rinuncia 
alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni; 


Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 


Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 


Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giu- 
gno 1975, n. 400, delle designazioni dell’ Associazione 
nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 


Decreta: 


Art. 1. 


La società cooperativa «La Pietra Società cooperati- 
va in liquidazione», con sede in Arezzo (codice fiscale 
00334340510) è posta in liquidazione coatta amministra- 
tiva, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile. 


Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario 
liquidatore il dott. Mario Marchi (codice fiscale MR- 
CMRA65H29A468Y) nato a Sinalunga (SI) il 29 giugno 
1965, e domiciliato in Siena, viale Europa n. 59. 
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Art. 2. 


Con successivo provvedimento sarà definito il tratta- 
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Il presente provvedimento potrà essere impugnato din- 
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del- 
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 


Roma, 6 settembre 2017 


Il Ministro: CALENDA 


17A07256 


DECRETO 6 settembre 2017. 


Liquidazione coatta amministrativa della «Meridional 
Beton Service società cooperativa in sigla M.B.S. soc. coop. 
in liquidazione», in Matera e nomina del commissario liqui- 
datore. 


IL MINISTRO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi- 
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

Vista l’istanza con la quale la confcooperative ha 
chiesto che la società «Meridional Beton Service socie- 
tà cooperativa in sigla M.B.S. soc. coop. in liquidazio- 
ne» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa; 


Viste le risultanze della revisione della confcooperati- 
ve dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta 
società cooperativa; 


Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag- 
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan- 
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostan- 
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patri- 
moniale di € 239.865,00 si riscontra una massa debito- 
ria di € 480.247,00 ed un patrimonio netto negativo di € 
-240.905,00; 

Considerato che in data 26 ottobre 2016 é stato assolto 
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, 
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti 
i soggetti interessati, che non hanno formulato osserva- 
zioni e/o controdeduzioni; 

Visto l’art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di 
dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della 
suddetta società; 


Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
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Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giu- 
gno 1975, n. 400, delle designazioni dell’ Associazione 
nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 


Decreta: 


Art. 1. 


La società cooperativa «Meridional Beton Service so- 
cietà cooperativa in sigla M.B.S. soc. coop. in liquida- 
zione», con sede in Matera (codice fiscale 00611720772) 
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 2545-terdecies codice civile; 

Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario 
liquidatore il dott. Pasquale Mazzei (codice fiscale MZ- 
ZPQL69L171954F), nato a Stigliano (MT) il 17 luglio 
1969, ivi domiciliato, via G. Cialdini, n. 76. 


Art. 2. 


Con successivo provvedimento sarà definito il tratta- 
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 

Il presente provvedimento potrà essere impugnato din- 
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del- 
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 


Roma, 6 settembre 2017 


Il Ministro: CALENDA 


17A07259 


DECRETO 20 settembre 2017. 


Liquidazione coatta amministrativa della «Lavoro Ar 
Uno società cooperativa», in Arezzo e nomina del commis- 
sario liquidatore. 


IL MINISTRO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi- 
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

Visto il decreto -egge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

Vista l’istanza con la quale la Confcooperative ha 
chiesto che la società «Lavoro Ar Uno Società coopera- 
tiva» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta 
amministrativa; 

Viste le risultanze della revisione della Confcooperati- 
ve dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta 
società cooperativa; 
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Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag- 
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente Regi- 
stro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bi- 
lancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio 
al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostan- 
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimo- 
niale di € 2.581.532,00 si riscontra una massa debitoria 
di € 2.677.552,00 ed un patrimonio netto negativo di € 
-96.020,00; 


Considerato che in data 28 luglio 2017 é stato assolto 
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, 
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti 
i soggetti interessati e che il legale rappresentante della 
società ha comunicato formalmente la propria rinuncia 
alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni; 


Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 


Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 


Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 giu- 
gno 1975, n. 400, delle designazioni dell’ Associazione 
nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta 
aderente; 


Decreta: 


Art. 1. 


La società cooperativa «Lavoro Ar Uno Società coope- 
rativa», con sede in Arezzo (codice fiscale 01079570519) 
è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi 
dell’art. 2545-terdecies del codice civile. 


Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario 
liquidatore la dott.ssa Claudia Piano (codice fiscale PNI- 
CLD70P63H926S) nata a S. Giovanni Rotondo (Foggia) 
il 23 settembre 1970, e domiciliata in Poggibonsi (Siena), 
via Camaldo n. 11. 


Art. 2. 


Con successivo provvedimento sarà definito il tratta- 
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Il presente provvedimento potrà essere impugnato din- 
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del- 
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 


Roma, 20 settembre 2017 


D'ordine del Ministro 
Il Capo di Gabinetto 
ORSINI 
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DECRETO 3 ottobre 2017. 


Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperati- 
va edificatrice edilizia amica — Soc. coop. in liquidazione», 
in Valsamoggia e nomina del commissario liquidatore. 


IL MINISTRO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi- 
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 


Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 


Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edi- 
ficatrice edilizia amica — Soc. coop. in liquidazione»; 


Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag- 
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente Re- 
gistro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo 
bilancio depositato, riferito all’esercizio al 31 dicembre 
2016, conferma lo stato di decozione della cooperativa. 
In dettaglio a fronte di un attivo patrimoniale pari ad 
€ 939.752,00, si è riscontrata una massa debitoria pari ad 
€ 1.608.091,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad 
€ - 670.839,00. 


Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 
della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione 
dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati; 


Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut- 
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia- 
ta al legale rappresentante della società al corrispondente 
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non 
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato; 


Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 


Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 


Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio- 
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in- 
carichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 
secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», 
pubblicata sul sito internet del Ministero. 
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Decreta: 


Art. 1. 


La società cooperativa «Cooperativa edificatrice edi- 
lizia amica — Soc. coop. in liquidazione», con sede in 
Crespellano frazione di Valsamoggia (Bologna) (codice 
fiscale 03642770378) è posta in liquidazione coatta am- 
ministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice 
civile. 

Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario 
liquidatore il dott. Silvano Thomas, nato a Napoli (NA) 
il 25 novembre 1963 (C.F. THM SVN 63525 F839R), e 
domiciliato in Bologna, in via del Meloncello, n. 16/4. 


Art. 2. 


Con successivo provvedimento sarà definito il tratta- 
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 

Il presente provvedimento potrà essere impugnato din- 
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del- 
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 


Roma, 3 ottobre 2017 


Il Ministro: CALENDA 


17A07249 


DECRETO 3 ottobre 2017. 


Liquidazione coatta amministrativa della «Euroservice 
Express società cooperativa in liquidazione», in Venezia e 
nomina del commissario liquidatore. 


IL MINISTRO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi- 
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 


Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa «Euroservice Ex- 
press società cooperativa - in liquidazione»; 


Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag- 
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese dalla quale si evince che l’ultimo bilancio 
depositato, riferito al 31 dicembre 2016 evidenzia una 
condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte 
di un attivo patrimoniale di € 46,00 si riscontra una massa 
debitoria di € 267.917,00 ed un patrimonio netto negativo 
di € 267.871,00; 
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Considerato che in data 13 dicembre 2016 è stato as- 
solto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen- 
to a tutti i soggetti interessati che non hanno formulato 
osservazioni e/o controdeduzioni; 


Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 


Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio- 
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in- 
carichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 
secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», 
pubblicata sul sito internet del Ministero; 


Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 


Decreta: 


Art. 1. 


La società cooperativa «Euroservice Express società 
cooperativa - in liquidazione», con sede in Venezia, (co- 
dice fiscale 03388210266) è posta in liquidazione coatta 
amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codi- 
ce civile. 


Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario 
liquidatore il dott. Giovanni Battista Armellin nato a Ve- 
nezia il 21 agosto 1970 (codice fiscale RMLGNN70M- 
21L7360Q), e domiciliato in Venezia-Mestre, v.le San 
Marco n. 138/3. 


Art. 2. 


Con successivo provvedimento sarà definito il tratta- 
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Il presente provvedimento potrà essere impugnato din- 
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del- 
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 


Roma, 3 ottobre 2017 


Il Ministro: CALENDA 


17A07250 
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DECRETO 3 ottobre 2017. 


Liquidazione coatta amministrativa della «Gestione ser- 
vizi e lavoro società cooperativa in liquidazione», in Mira e 
nomina del commissario liquidatore. 


IL MINISTRO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi- 
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 


Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 


Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa «Gestione servizi 
e lavoro società cooperativa in liquidazione»; 


Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag- 
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan- 
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2103, evidenzia una condizione di sostan- 
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patri- 
moniale di € 512.258,00, si riscontra una massa debito- 
ria di € 517.621,00 ed un patrimonio netto negativo di 
€ 17.652,00; 


Considerato che in 14 marzo 2017 è stato assolto l’ob- 
bligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti 
i soggetti interessati, che non hanno formulato osserva- 
zioni e/o controdeduzioni; 


Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 


Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio- 
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in- 
carichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 
secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», 
pubblicata sul sito internet del Ministero; 


Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 


Decreta: 


Art. 1. 


La società cooperativa «Gestione servizi e lavoro socie- 
tà cooperativa in liquidazione» con sede in Mira (Vene- 
zia), (codice fiscale 08245580967) è posta in liquidazione 
coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del 
codice civile. 
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Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario 
liquidatore il dott. Giovanni Battista Armellin nato a Ve- 
nezia il 21 agosto 1970 (codice fiscale RMLGNN70M- 
21L7360Q), e domiciliato in Venezia-Mestre, v.le San 
Marco n. 138/3. 


Art. 2. 


Con successivo provvedimento sarà definito il tratta- 
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Il presente provvedimento potrà essere impugnato din- 
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del- 
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 


Roma, 3 ottobre 2017 


Il Ministro: CALENDA 


17A07251 


DECRETO 3 ottobre 2017. 


Liquidazione coatta amministrativa della «Il Mandorlo 
cooperativa sociale in liquidazione già Saman lavoro coope- 
rativa sociale in liquidazione», in Milano e nomina del com- 
missario liquidatore. 


IL MINISTRO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi- 
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 


Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 


Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa «Saman lavoro co- 
operativa sociale in liquidazione»; 


Visto che da visura camerale aggiornata, effettuata 
d’ufficio presso il competente registro delle imprese ri- 
sulta che in data 14 aprile 2017 la suddetta cooperativa ha 
variato la propria denominazione sociale in «Il Mandorlo 
cooperativa sociale in liquidazione»; 


Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag- 
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan- 
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostan- 
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimo- 
niale di € 900.779,00, si riscontra una massa debitoria 
di € 1.714.206,00 ed un patrimonio netto negativo di € 
-813.486,00; 
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Considerato che in data 20 febbraio 2017 è stato as- 
solto l'obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen- 
to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 
osservazioni e/o controdeduzioni; 


Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 


Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 


Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio- 
ni di disponibilità all'assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in- 
carichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 
secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», 
pubblicata sul sito internet del Ministero; 


Decreta: 


Art. 1. 


La società cooperativa «Il Mandorlo cooperativa so- 
ciale in liquidazione già Saman lavoro cooperativa so- 
ciale in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale 
12076400154) è posta in liquidazione coatta amministra- 
tiva, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile. 


Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario 
liquidatore il dott. Marco Colombo, nato a Busto Arsi- 
zio (Varese) il 4 febbraio 1970 (codice fiscale CLMMR- 
C70B04B300N), e domiciliato in Rescaldina (Milano), 
via Ignazio Bossi n. 46. 


Art. 2. 


Con successivo provvedimento sarà definito il tratta- 
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Il presente provvedimento potrà essere impugnato din- 
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del- 
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 


Roma, 3 ottobre 2017 


Il Ministro: CALENDA 


17A07253 
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DECRETO 3 ottobre 2017. 


Liquidazione coatta amministrativa della «Le Muse so- 
cietà cooperativa», in Minori e nomina del commissario li- 
quidatore. 


IL MINISTRO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi- 
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 


Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 


Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa «Le Muse Società 
cooperativa»; 


Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag- 
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente Re- 
gistro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo 
bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’eser- 
cizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di 
sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo pa- 
trimoniale di € 394.031,00, si riscontra una massa debi- 
toria di € 617.216,00 ed un patrimonio netto negativo di 
€ -233.954; 


Considerato che in data 17 marzo 2017 è stato assolto 
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, 
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti 
i soggetti interessati e che il legale rappresentante della 
società ha comunicato formalmente la propria rinuncia 
alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni; 


Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 


Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 


Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio- 
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in- 
carichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 
secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», 
pubblicata sul sito internet del ministero; 


Decreta: 


Art. 1. 


La società cooperativa «Le Muse Società coope- 
rativa», con sede in Minori (Salerno) (codice fiscale 
03537380655) è posta in liquidazione coatta amministra- 
tiva, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile 
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Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario 
liquidatore il dott. Domenico Apa, nato a Nocera Inferio- 
re (Salerno) il 10 aprile 1980 (codice fiscale PAADNC- 
80D10F912L), e ivi domiciliato in via Loria n. 11. 


Art. 2. 


Con successivo provvedimento sarà definito il tratta- 
mento economico del Commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Il presente provvedimento potrà essere impugnato din- 
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del- 
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 


Roma, 3 ottobre 2017 


Il Ministro: CALENDA 


17A07257 


DECRETO 3 ottobre 2017. 


Liquidazione coatta amministrativa della «Millennium 
cooperativa sociale in liquidazione», in Senigallia e nomina 
del commissario liquidatore. 


IL MINISTRO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi- 
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 


Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 


Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa «Millennium Coo- 
perativa Sociale in liquidazione»; 


Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag- 
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan- 
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostan- 
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patri- 
moniale di € 30.861,00, si riscontra una massa debito- 
ria di € 36.732,00 ed un patrimonio netto negativo di € 
- 11.048,00; 


Considerato che in data 13 aprile 2017 é stato assolto 
l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, 
dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti 
i soggetti interessati; 
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Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut- 
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia- 
ta al legale rappresentante della società al corrispondente 
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non 
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato; 


Visto l’art. 2545-terdecies del Codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 


Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 


Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio- 
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della ban- 
ca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di 
incarichi ex artt. 254-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 
secondo comma e 2545-octiesdecies del Codice civile», 
pubblicata sul sito internet del Ministero; 


Decreta: 


Art. 1. 


La società cooperativa «Millennium Cooperativa So- 
ciale in liquidazione», con sede in Senigallia (Ancona) 
(codice fiscale n. 01561500420) è posta in liquidazione 
coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del 
Codice civile. 


Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario 
liquidatore il dott. Mauro Tarantino, nato a Palermo il 
2 gennaio 1962 codice fiscale TRNMRA62A02G273P), 
e domiciliato in Ostra (Ancona), via Brodolini, n. 22. 


Art. 2. 


Con successivo provvedimento sarà definito il tratta- 
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Il presente provvedimento potrà essere impugnato din- 
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del- 
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 


Roma, 3 ottobre 2017 


Il Ministro: CALENDA 


17A07261 
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DECRETO 3 ottobre 2017. 


Liquidazione coatta amministrativa della «P Service so- 
cietà cooperativa», in Cerreto D’Esi e nomina del commis- 
sario liquidatore. 


IL MINISTRO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi- 
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 


Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 


Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa «P Service società 
cooperativa»; 


Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag- 
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan- 
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostan- 
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patri- 
moniale di € 78.278,00 si riscontra una massa debito- 
ria di € 79.567,00 ed un patrimonio netto negativo di € 
-3.910,00; 


Considerato che in data 8 maggio 2017 è stato assol- 
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen- 
to a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato 
osservazioni e/o controdeduzioni; 


Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 


Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 


Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio- 
ni di disponibilità all'assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in- 
carichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 
secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», 
pubblicata sul sito internet del Ministero; 


27-10-2017 
Decreta: 


Art. 1. 


La società cooperativa «P Service società cooperati- 
va», con sede in Cerreto D’Esi (Ancona) - (codice fiscale 
n. 02420670420) è posta in liquidazione coatta ammini- 
strativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile. 

Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario 
liquidatore il dott. Mauro Tarantino, nato a Palermo il 
2 gennaio 1962 (codice fiscale TRNMRA62A02G273P), 
e domiciliato in Ostra (Ancona), via Brodolini n. 22. 


Art. 2. 


Con successivo provvedimento sarà definito il tratta- 
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 

Il presente provvedimento potrà essere impugnato din- 
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del- 
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 


Roma, 3 ottobre 2017 


Il Ministro: CALENDA 


17A07262 


DECRETO 3 ottobre 2017. 


Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa 
Edilizia San Vito II S.r.l.», in Baranzate e nomina del com- 
missario liquidatore. 


IL MINISTRO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi- 
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 


Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato 
d’insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edi- 
lizia San Vito II S.r.l»; 


Considerato quanto emerge dalla visura camerale ag- 
giornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro 
delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilan- 
cio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 
31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostan- 
ziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimo- 
niale di € 343.843,00, si riscontra una massa debitoria 
di € 430.991,00 ed un patrimonio netto negativo di € 
-91.042,00; 
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Considerato che in data 10 marzo 2017 è stato assol- 
to l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimen- 
to a tutti i soggetti interessati; 


Considerato che la comunicazione di avvio dell’istrut- 
toria, avvenuta tramite posta elettronica certificata invia- 
ta al legale rappresentante della società al corrispondente 
indirizzo, così come risultante da visura camerale, non 
risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi 
assolto l’obbligo di comunicazione sopra citato; 


Visto l’art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto 
di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa 
della suddetta società; 


Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 


Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio- 
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in- 
carichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 
secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», 
pubblicata sul sito internet del Ministero; 


Decreta: 


Art. 1. 


La società cooperativa «Cooperativa edilizia San Vito 
II S.r.1.», con sede in Baranzate (Milano) - (codice fiscale 
n. 04808510152) è posta in liquidazione coatta ammini- 
strativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del codice civile. 


Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario 
liquidatore il avv. Paolo Luciano Ferrari, nato a Milano il 
7 agosto 1977 (codice fiscale FRRPLC77M07F205L), e 
ivi domiciliato, via Poagora n. 10. 


Art. 2. 


Con successivo provvedimento sarà definito il tratta- 
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Il presente provvedimento potrà essere impugnato din- 
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del- 
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 


Roma, 3 ottobre 2017 


Il Ministro: CALENDA 


17A07263 


27-10-2017 


DECRETO 3 ottobre 2017. 


Liquidazione coatta amministrativa della «Società Coo- 
perativa sociale San Ludovico», in Limosano e nomina del 
commissario liquidatore. 


IL MINISTRO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi- 
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 


Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 


Vista la sentenza del 26 marzo 2017, n. 1/2017, del 
Tribunale di Campobasso con la quale è stato dichiarato 
lo stato d’insolvenza della società cooperativa «Società 
cooperativa sociale San Ludovico»; 


Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decre- 
to 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata 
all’autorità competente perché disponga la liquidazione 
ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e 
nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato 
di fallimento; 


Visto l’art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267, per cui l’adozione del provvedimento di liquida- 
zione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata; 


Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione 
di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità 
e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che l’ado- 
zione del decreto di liquidazione coatta amministrativa 
è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello 
stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in con- 
dizione di esercitare il proprio diritto di difesa; 


Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 


Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio- 
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in- 
carichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 
secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», 
pubblicata sul sito internet del Ministero; 


Decreta: 


Art. 1. 


La società cooperativa «Società cooperativa sociale 
San Ludovico», con sede in Limosano (Campobasso) - 
(codice fiscale n. 01612220705) è posta in liquidazione 
coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies del 
codice civile. 
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Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario 
liquidatore la dott.ssa Filomena Mangiacotti (codice fi- 
scale MNGFMN80S45L219M) nata a Torino il 5 no- 
vembre 1980, domiciliata in Termoli (Campobasso), via 
Adriatica n. 58. 


Art. 2. 


Con successivo provvedimento sarà definito il tratta- 
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Il presente provvedimento potrà essere impugnato din- 
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del- 
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 


Roma, 3 ottobre 2017 


Il Ministro: CALENDA 


17A07264 


DECRETO 6 ottobre 2017. 


Sostituzione del commissario liquidatore della «La Pepita 
società cooperativa sociale», in Terrassa Padovana. 


IL MINISTRO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi- 
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 


Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 


Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 2017 
n. 230/2017, con il quale la società cooperativa «La Pe- 
pita società cooperativa sociale», con sede in Terrassa 
Padovana (Padova), è stata posta in liquidazione coatta 
amministrativa e la dr.ssa Chiara De Rossi ne è stata no- 
minata commissario liquidatore; 


Vista la nota in data 22 luglio 2017 con la quale il ci- 
tato commissario liquidatore ha rinunciato all’incarico 
conferitogli; 


Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della 
dott.ssa Chiara De Rossi dall’incarico di commissario li- 
quidatore della società sopra indicata; 


Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall’ As- 
sociazione di rappresentanza assistenza e tutela del movi- 
mento cooperativo Confederazione cooperative italiane; 
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Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 


Decreta: 


Art. 1. 


Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario 
liquidatore della società in premessa, il dott. Nicola Mio- 
tello, nato a Latisana (Udine) il 12 aprile 1967, (codice fi- 
scale MTLNCL67D12E473C), domiciliato in Martellago 
(Venezia), p.zza Bertati n. 6, in sostituzione della dott.ssa 
Chiara De Rossi, rinunciataria. 


Art. 2. 


Con successivo provvedimento sarà definito il tratta- 
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi 
al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via 
straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica 
qualora sussistano i presupposti di legge. 


Roma, 6 ottobre 2017 


D'’ordine del Ministro 
Il Capo di Gabinetto 
ORSINI 


17A07254 


DECRETO 6 ottobre 2017. 


Sostituzione del commissario liquidatore della «Midicoop 
Padova Prima società cooperativa edilizia», in Padova. 


IL MINISTRO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi- 
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 


Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 


Visto il decreto ministeriale del 25 ottobre 2007 n. gab. 
603/2007, con il quale la società cooperativa «Midicoop 
Padova Prima società cooperativa edilizia», con sede in 
Padova (PD), è stata posta in liquidazione coatta ammi- 
nistrativa ed il dott. Alvaro Carlotto ne è stato nominato 
commissario liquidatore; 


Vista la nota del 2 maggio 2017 con la quale è stato 
trasmesso il certificato di morte del suddetto commissario 
liquidatore; 


— dii 
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Ritenuto necessario provvedere alla nomina di un nuo- 
vo commissario liquidatore della società sopra indicata; 


Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall’ As- 
sociazione di rappresentanza assistenza e tutela del movi- 
mento cooperativo Confederazione cooperative italiane; 


Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 


Decreta: 


Art. 1. 


Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario 
liquidatore della società in premessa, il dott. Andrea Maz- 
zai nato a Negrar (VR) il 10 giugno 1980, (codice fiscale 
MZZ NDR 80H10 F861P), e domiciliato in Verona (VR), 
Via Santa Teresa n. 51H, in sostituzione del dott. Alvaro 
Carlotto, deceduto. 


Art. 2. 


Con successivo provvedimento sarà definito il tratta- 
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi 
al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via 
straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica 
qualora sussistano i presupposti di legge. 


Roma, 6 ottobre 2017 


D’ordine del Ministro 
Il Capo di Gabinetto 
ORSINI 


17A07260 


DECRETO 9 ottobre 2017. 


Liquidazione coatta amministrativa della «Mandello 
80 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», 
in Lecco e nomina del commissario liquidatore. 


IL MINISTRO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di 
organizzazione del Ministero dello sviluppo economi- 
co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti 
cooperativi; 

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
nella legge 7 agosto 2012, n. 135; 

Vista la sentenza del 11 aprile 2005 n. 24/05 del Tribu- 
nale di Lecco con la quale è stato dichiarato lo stato d’in- 
solvenza della società cooperativa «Mandello 80 - Socie- 
tà cooperativa edilizia a responsabilità limitata»; 
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Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all’au- 
torità competente perché disponga la liquidazione ed è 
inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei 
termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di 
fallimento; 


Visto l’art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267, per cui l’adozione del provvedimento di liquida- 
zione coatta amministrativa costituisce attività vincolata; 


Ritenuta l’opportunità di omettere la comunicazione 
di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 
1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità 
e speditezza dell’azione amministrativa, atteso che l’ado- 
zione del decreto di liquidazione coatta amministrativa 
è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello 
stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in con- 
dizione di esercitare il proprio diritto di difesa; 


Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 


Considerato che il nominativo del professionista cui 
affidare l’incarico di commissario liquidatore è stato 
estratto attraverso un sistema informatico, a cura della 
competente Direzione generale, da un elenco selezionato 
su base regionale e in considerazione delle dichiarazio- 
ni di disponibilità all’assunzione dell’incarico presentate 
dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 
25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca 
dati dei professionisti interessati alla attribuzione di in- 
carichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 
secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile», pub- 
blicata sul sito internet del Ministero; 
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Decreta: 


Art. 1. 


La società cooperativa «Mandello 80 - Società coopera- 
tiva edilizia a responsabilità limitata», con sede in Lecco 
(LC) (codice fiscale 01177160130) è posta in liquidazio- 
ne coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-terdecies 
codice civile. 

Considerati gli specifici requisiti professionali, come 
risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario li- 
quidatore l’avv. Gianluca Sgaravato, nato a Vigasio (VR) 
i19 maggio 1960 (Codice fiscale SGRGLC60E09L869K), 
e domiciliato in Milano (MI), via Hoepli, n. 3. 


Art. 2. 


Con successivo provvedimento sarà definito il tratta- 
mento economico del commissario liquidatore ai sensi 
della legislazione vigente. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale della Repubblica italiana. 


Il presente provvedimento potrà essere impugnato din- 
nanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, 
ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente del- 
la Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 


Roma, 9 ottobre 2017 


Il Ministro: CALENDA 


17A07258 


ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 


AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 


Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso 
umano «Yantil», con conseguente modifica stampati. 


Estratto determina AAM/PPA n. 945/2017 del 3 ottobre 2017 


Medicinale: YANTIL. 

Codici A.I.C.: 
040425; 
040428; 
041572. 

Dosaggio/forma farmaceutica: 
«50 mg compresse rivestite con film»; 
«75 mg compresse rivestite con film»; 
«100 mg compresse rivestite con film»; 
«25 mg compresse a rilascio prolungato»; 
«50 mg compresse a rilascio prolungato»; 
«100 mg compresse a rilascio prolungato»; 
«150 mg compresse a rilascio prolungato»; 
«200 mg compresse a rilascio prolungato»; 
«250 mg compresse a rilascio prolungato». 
Tutte le confezioni autorizzate. 


Titolare A.I.C.: Grunenthal Italia S.r.l. 
Procedura decentrata DE/H/2021/001-009/R/001. 


Con scadenza il 10 agosto 2015 è rinnovata, con validità illimita- 
ta, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo ed a 
condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina- 
zione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. 


Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il rias- 
sunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo 
entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana della presente determinazione. 


In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com- 
mercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare 
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue este- 
re, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposi- 
zione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua 
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul 
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto 
decreto. 


Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Uf- 
ficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina- 
zione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere man- 
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
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aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmaci- 
sta il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 


La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’im- 
missione in commercio del medicinale. 


17A07226 


Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso 
umano «Amlodipina ABC», con conseguente modifica 
stampati. 


Estratto determina AAM/PPA n. 942/2017 del 3 ottobre 2017 


Medicinale: AMLODIPINA ABC. 
Confezioni: 


037701 012 «S mg compresse» 10 compresse in blister PVC/ 
PVDC/AL; 


037701 024 «S mg compresse» 20 compresse in blister PVC/ 
PVDC/AL; 


037701 036 «S mg compresse» 28 compresse in blister PVC/ 
PVDC/AL; 


037701 048 «S mg compresse» 30 compresse in blister PVC/ 
PVDC/AL; 


037701 051 «S mg compresse» 50 compresse in blister PVC/ 
PVDC/AL; 


037701 063 «S mg compresse» 98 compresse in blister PVC/ 
PVDC/AL; 


037701 075 «S mg compresse» 100 compresse in blister PVC/ 
PVDC/AL; 


037701 087 «S mg compresse» 300 (10x30) compresse in blister 
PVC/PVDC/AL; 


037701 099 «5 mg compresse» 100 compresse in contenitore 
HDPE; 


037701 101 «5 mg compresse» 300 compresse in contenitore 
HDPE; 


037701 113 «S mg compresse» 500 compresse in contenitore 
HDPE; 


037701 125 «10 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/ 
PVDC/AL; 


037701 137 «10 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/ 
PVDC/AL; 


037701 149 «10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/ 
PVDC/AL; 


037701 152 «10 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/ 
PVDC/AL; 


037701 164 «10 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/ 
PVDC/AL; 


037701 176 «10 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/ 
PVDC/AL; 


037701 188 «10 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/ 
PVDC/AL; 


037701 190 «10 mg compresse» 300 (10x30) compresse in bli- 
ster PVC/PVDC/AL; 


037701 202 «10 mg compresse» 100 compresse in contenitore 
HDPE; 


037701 214 «10 mg compresse» 300 compresse in contenitore 
HDPE; 


037701 226 «10 mg compresse» 500 compresse in contenitore 
HDPE; 


037701 238 «10 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/ 
PVDC/AL. 


Titolare A.I.C.: ABC Farmaceutici S.p.A. 
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Procedura decentrata NL/H/0776/001-002/R/001. 


Con scadenza 1’°8 settembre 2011 è rinnovata, con validità illi- 
mitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica 
del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e 
dell’etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore del- 
la presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia 
siano ancora presenti. 


È approvata altresì la variazione NL/H/0776/001-002/1B/025 - 
C1B/2016/1491, relativa all’aggiornamento del riassunto delle caratte- 
ristiche del prodotto e del foglio illustrativo. 


Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il rias- 
sunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo 
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gaz- 
zetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. 


In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com- 
mercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare 
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue este- 
re, deve darne preventiva comunicazione all’ AIFA e tenere a disposi- 
zione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua 
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul 
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto 
decreto. 


Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Uf- 


ficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 


prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina- 
zione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere man- 
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmaci- 
sta il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 


La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’im- 
missione in commercio del medicinale. 


17A07227 


Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso 
umano «Ropinirolo Teva Italia», con conseguente modi- 
fica stampati. 


Estratto determina AAM/PPA n. 940/2017 del 3 ottobre 2017 


Medicinale: ROPINIROLO TEVA ITALIA. 
Confezioni: 


040814 016 «2 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compres- 
se in blister OPA/AL/PVC/AL; 


040814 028 «2 mg compresse a rilascio prolungato» 21 com- 
presse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


040814 030 «2 mg compresse a rilascio prolungato» 28 com- 
presse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


040814 042 «2 mg compresse a rilascio prolungato» 30 com- 
presse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


040814 055 «2 mg compresse a rilascio prolungato» 42 com- 
presse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


040814 067 «2 mg compresse a rilascio prolungato» 84 com- 
presse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


040814 079 «2 mg compresse a rilascio prolungato» 90 com- 
presse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


040814 081 «2 mg compresse a rilascio prolungato» 100 com- 
presse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


040814 093 «4 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compres- 
se in blister OPA/AL/PVC/AL; 
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040814 105 «4 mg compresse a rilascio prolungato» 21 com- 
presse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


040814 117 «4 mg compresse a rilascio prolungato» 28 com- 
presse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


040814 129 «4 mg compresse a rilascio prolungato» 30 com- 
presse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


040814 131 «4 mg compresse a rilascio prolungato» 42 com- 
presse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


040814 143 «4 mg compresse a rilascio prolungato» 84 com- 
presse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


040814 156 «4 mg compresse a rilascio prolungato» 90 com- 
presse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


040814 168 «4 mg compresse a rilascio prolungato» 100 com- 
presse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


040814 170 «8 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compres- 
se in blister OPA/AL/PVC/AL; 


040814 182 «8 mg compresse a rilascio prolungato» 21 com- 
presse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


040814 194 «8 mg compresse a rilascio prolungato» 28 com- 
presse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


040814 206 «8 mg compresse a rilascio prolungato» 30 com- 
presse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


040814 218 «8 MG compresse a rilascio prolungato» 42 com- 
presse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


040814 220 «8 mg compresse a rilascio prolungato» 84 com- 
presse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


040814 232 «8 mg compresse a rilascio prolungato» 90 com- 
presse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


040814 244 «8 mg compresse a rilascio prolungato» 100 com- 
presse in blister OPA/AL/PVC/AL. 


Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. 
Procedura decentrata NL/H/3134/001-003/R/001. 


Con scadenza il 14 novembre 2015 è rinnovata, con validità illi- 
mitata, l’autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica 
del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e 
dell’etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore del- 
la presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia 
siano ancora presenti. 


Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il rias- 
sunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo 
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gaz- 
zetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. 


In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com- 
mercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare 
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue este- 
re, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposi- 
zione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua 
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul 
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto 
decreto. 


Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Uf- 
ficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina- 
zione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere man- 
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmaci- 
sta il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 


La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’im- 
missione in commercio del medicinale. 


17A07228 


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


Serie generale - n. 252 


Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura decentrata, del medicinale per uso 
umano «Palexia», con conseguente modifica stampati. 


Estratto determina AAM/PPA n. 944/2017 del 3 ottobre 2017 


Medicinale: PALEXIA. 

Codici A.I.C.: 
040422; 
040423; 
041571. 

Dosaggio/forma farmaceutica: 
«S0 mg compresse rivestite con film»; 
«75 mg compresse rivestite con film»; 
«100 mg compresse rivestite con film»; 
«25 mg compresse a rilascio prolungato»; 
«50 mg compresse a rilascio prolungato»; 
«100 mg compresse a rilascio prolungato»; 
«150 mg compresse a rilascio prolungato»; 
«200 mg compresse a rilascio prolungato»; 
«250 mg compresse a rilascio prolungato». 
Tutte le confezioni autorizzate. 

Titolare A.I.C.: Grunenthal Italia S.r.l. 

Procedura decentrata DE/H/2020/001-009/R/001. 


Con scadenza il 10 agosto 2015 è rinnovata, con validità illimita- 
ta, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del 
riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo ed a 
condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina- 
zione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. 


Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il rias- 
sunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo 
entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana della presente determinazione. 


In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com- 
mercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare 
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue este- 
re, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposi- 
zione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua 
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul 
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto 
decreto. 


Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Uf- 


ficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 


prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina- 
zione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere man- 
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmaci- 
sta il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 


La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’im- 
missione in commercio del medicinale. 


17A07229 


27-10-2017 


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Dalcin C» 


Estratto determina AAM/PPA n. 981 del 10 ottobre 2017 


Autorizzazione della variazione: variazioni di tipo II: C.I.4) una o 
più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’eti- 
chettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, 
preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale 
DALCIN C. 


Codice pratica: VN2/2017/54. 


È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche 
del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al 
medicinale «Dalacin C», nella forma e confezione sottoelencata: 


A.I.C. n. 022633059 - «150 mg capsule rigide» 12 capsule. 


Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazio- 
ne, di cui al presente estratto. 


Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale n. 06954380157) 
con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71, 04100 - Latina 
(LT). 


Stampati 


1. Il titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio deve 
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della 
presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e 
all’etichettatura. 


2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com- 
mercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare 
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue este- 
re, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposi- 
zione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua 
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul 
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto 
decreto legislativo. 


Smaltimento scorte 


Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, 
della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, 
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del 
medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare 
il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re- 
pubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende 
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il mede- 
simo termine. 


Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi- 
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 


17A07235 


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


Serie generale - n. 252 


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Lenoxe» 


Estratto determina AAM/PPA n. 966 del 6 ottobre 2017 


Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.1.4) una o 
più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’eti- 
chettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, 
preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale 
LENOXE. 


Numero di procedura: n. DE/H/0696/001/I1/009. 


È autorizzato l’aggiornamento del riassunto delle caratteristiche 
del prodotto e del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Le- 
noxe», nelle forme e confezioni autorizzate. 


Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazio- 
ne, di cui al presente estratto. 


Titolare A.I.C.: Air Liquide Sante (International), con sede legale e 
domicilio fiscale in Paris-Francia, 75 Quai d'Orsay 75007, Francia (FR). 


Stampati 


1. Il titolare dell’autorizzazione all'immissione in commercio deve 
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della 
presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo. 


2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com- 
mercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare 
dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue este- 
re, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposi- 
zione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua 
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul 
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto 
decreto legislativo. 


Smaltimento scorte 


Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente 
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, 
della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, 
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del 
medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare 
il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re- 
pubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende 
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il mede- 
simo termine. 


Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi- 
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 


17A07236 


Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, se- 
condo procedura decentrata, del medicinale per uso uma- 
no «Donepezil Teva», con conseguente modifica stampati. 


Estratto determina AAM/PPA n. 946/2017 del 3 ottobre 2017 


Medicinale: DONEPEZIL TEVA. 
Confezioni: 


A.I.C. n. 041733 015 - «5 mg compresse rivestite con film» 7 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; 

A.I.C. n. 041733 027 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; 

A.I.C. n. 041733 039 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


A.I.C. n. 041733 041 - «5 mg compresse rivestite con film» 50 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; 
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A.I.C. n. 041733 054 - «S mg compresse rivestite con film» 56 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


A.I.C. n. 041733 066 - «S mg compresse rivestite con film» 60 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


A.I.C. n. 041733 078 - «5 mg compresse rivestite con film» 84 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


A.I.C. n. 041733 080 - «S mg compresse rivestite con film» 90 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


A.I.C. n. 041733 092 - «5 mg compresse rivestite con film» 98 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


A.I.C. n. 041733 104 - «S mg compresse rivestite con film» 120 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


A.I.C. n. 041733 116 - «10 mg compresse rivestite con film» 7 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


A.I.C. n. 041733 128 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


A.I.C. n. 041733 130 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


A.I.C. n. 041733 142 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


A.I.C. n. 041733 155 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


A.I.C. n. 041733 167 - «10 mg compresse rivestite con film» 60 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


A.I.C. n. 041733 179 - «10 mg compresse rivestite con film» 84 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


A.I.C. n. 041733 181 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


A.I.C. n. 041733 193 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 
compresse in blister OPA/AL/PVC/AL; 


A.I.C. n. 041733 205 - «10 mg compresse rivestite con film» 
120 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL. 


Titolare AIC: Teva Italia S.r.l. 


Procedura decentrata UK/H/1373/001-002/R/001 con scadenza 
il 31 luglio 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l’autorizzazione 
all’immissione in commercio previa modifica del riassunto delle carat- 
teristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell’etichettatura ed a 
condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina- 
zione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. 


È approvata altresì la variazione UK/H/1373-001-002/1A/029 - 
C1A/2015/3530, relativa all’aggiornamento del riassunto delle caratte- 
ristiche del prodotto e del foglio illustrativo. 


Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il rias- 
sunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo 
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gaz- 
zetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. 


In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com- 
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare 
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, 
deve darne preventiva comunicazione all’ AIFA e tenere a disposizione 
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio 
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto. 


Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Uf- 
ficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina- 
zione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere man- 
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data 
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
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di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’im- 
missione in commercio del medicinale. 


17A07245 


Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura nazionale, del medicinale per uso 
umano «Simvastatina Accord», con conseguente modifica 
stampati. 


Estratto determina AAM/PPA n. 948/2017 del 3 ottobre 2017 


L’autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale 
SIMVASTATINA ACCORD. 


Confezioni: 


A.I.C. n. 037328 010 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 
compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC; 


A.I.C. n. 037328 022 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 
compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC; 


A.I.C. n. 037328 034 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 
compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC; 


A.I.C. n. 037328 046 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 
compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC. 


Titolare AIC: Accord Healthcare Limited. 


Procedura nazionale con scadenza il 2 ottobre 2011 è rinnovata, 
con validità illimitata, l’autorizzazione all’immissione in commercio 
previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del 
foglio illustrativo e dell’etichettatura ed a condizione che, alla data di 
entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, 
sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. 


In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea 
europea è inoltre autorizzata la modifica delle denominazioni delle 
confezioni: 


da: 

A.I.C. n. 037328 010 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 
compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC; 

A.I.C. n. 037328 022 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 
compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC; 

A.T.C. n. 037328 034 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 
compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC; 

A.I.C. n. 037328 046 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 
compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC; 
a: 

A.T.C. n. 037328 010 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 
compresse divisibili in blister AL/PVC/PE/PVDC; 

A.I.C. n. 037328 022 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 
compresse divisibili in blister AL/PVC/PE/PVDC; 

A.L.C. n. 037328 034 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 
compresse divisibili in blister AL/PVC/PE/PVDC; 

A.I.C. n. 037328 046 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 
compresse divisibili in blister AL/PVC/PE/PVDC. 


Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il rias- 
sunto delle caratteristiche del prodotto mentre per il foglio illustrativo 
ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gaz- 
zetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. 
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In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com- 
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare 
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, 
deve darne preventiva comunicazione all’ AIFA e tenere a disposizione 
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio 
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto. 


Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Uf- 
ficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti 
prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 2, della suddetta determina- 
zione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere man- 
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo 
aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data 
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della 
presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista 
il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 


La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’im- 
missione in commercio del medicinale. 


17A07246 


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Eparina Vester» 


Estratto determina PPA n. 950/2017 del 4 ottobre 2017 


Autorizzazione delle variazioni: B.II.b.2.c.3) B.II.d.2.a) B.II.d.2.d) 
B.II.e.4.c) B.II.b.1 a) B.II.d.1 2) B.II.b.1.c) B.II.d.2.c). 


Sostituzione del fabbricante di prodotto finito per le fasi di pro- 
duzione, confezionamento primario, confezionamento secondario, con- 
trollo e rilascio dei lotti. 


Modifica delle dimensioni del lotto di produzione del prodotto finito. 


Modifiche minori del processo di produzione del prodotto finito 
con l’introduzione dell’Holding Time. 


Modifiche ai controlli in corso di fabbricazione del prodotto finito. 
Modifica del confezionamento primario (flaconi). 


Modifiche delle procedure di prova per il controllo del prodotto 
finito. 


Modifica della frequenza di esecuzioni di alcuni test durante gli 
studi di stabilità del prodotto finito, relativamente alla specialità medi- 
cinale EPARINA VISTER ed alle confezioni autorizzate all'immissione 
in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale. 


Codice pratica: VN2/2016/345. 
Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l. (codice fiscale n. 11654150157). 


Smaltimento scorte 


I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1 
comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014. 


Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determi- 
nazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblica- 
zione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e 
sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in 
commercio del medicinale. 
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 


Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e im- 
piegati, per il mese di settembre 2017, che si pubblicano 
ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Di- 
sciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi 
dell’art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Mi- 
sure per la stabilizzazione della finanza pubblica). 


Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie- 
gati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2016 e 2017 e le loro 
variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell’anno 
precedente e di due anni precedenti risultano: 


Variazioni percentuali rispetto 
Anni DE al corrispondente periodo 
e mesi iù dell’anno di due anni 
precedente precedenti 
(Base 2015=100) 

2016 | Settembre 100,0 0,1 0,0 
Ottobre 100,0 -0,1 - 0,1 
Novembre 100,0 0,1 0,1 
Dicembre 100,3 0,4 0,4 

2016 | Media 99,9 

2017 | Gennaio 100,6 0,9 1,2 
Febbraio 101,0 1,5 1,3 
Marzo 101,0 1,4 1,1 
Aprile 101,3 17 1,3 
Maggio 101,1 1,4 1,0 
Giugno 101,0 1,1 0,8 
Luglio 101,0 1,0 0,9 
Agosto 101,4 1,2 INS. 
Settembre 101,1 11 d2. 

17A07269 


MINISTERO DELL’INTERNO 


Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo 


Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013455/XVJ(53) del 6 ot- 
tobre 2017, il prodotto esplosivo denominato: «TESTA IN GUERRA 
PER MINA MURENA PER U209 IN PBXN-111 (560 Kg)» è ricono- 
sciuto, su istanza dell’ing. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 
46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «RWM Italia 
S.p.A.,» con stabilimento in Domusnovas (CI) - località Matt’è Conti, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto 
legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell’art. 53 del testo unico delle 
Leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella II categoria dell’ Allega- 
to «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico. 


Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari. 


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdi- 
zionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 
120 giorni dalla notifica. 


17A07237 
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Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo 


Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/012363/XVIJ(53) del 6 ot- 
tobre 2017, il prodotto esplosivo denominato: «CESOIA ESPLOSIVA 
TIPO ECP IN C/B, PRIVA DI DETONATORE» è riconosciuto, su 
istanza dell’ing. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 
28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «RWM Italia S.p.A.,» con 
stabilimento in Domusnovas (CI) - località Matt’'è Conti, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legisla- 
tivo 19 maggio 2016, n. 81, e dell’art. 53 del testo unico delle Leggi di 
pubblica sicurezza, e classificato nella II categoria dell’ Allegato «A» al 
Regolamento di esecuzione del citato testo unico. 


Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari. 


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdi- 
zionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 e 
120 giorni dalla notifica. 


17A07238 
Classificazione di un prodotto esplosivo 


Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/006809/XVI/CE/C del 
6 ottobre 2017, il manufatto esplosivo di seguito indicato è classificato, 
ai sensi dell’art. 19, punto 3, comma a), del decreto 19 settembre 2002, 
n. 272, nella categoria dell’allegato «A» al Regolamento di esecuzione 
del citato testo unico, con il relativo numero ONU e con la denomina- 
zione accanto indicati: 


denominazione esplosivo: «Riocord 15 g/m»; 
numero certificato: Lom 16EXP8297; 

data certificato: 7 aprile 2016; 

numero ONU: 0065; 

classe di rischio: 1.1 D; 

categoria P.S.: II. 


Il prodotto esplosivo, oggetto del presente provvedimento, è sotto- 
posto agli obblighi del sistema di identificazione e di tracciabilità degli 
esplosivi previsti dagli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 19 maggio 
2016, n. 81 e alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo 
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e 
delle miscele. 


Sull’imballaggio dello stesso deve essere apposta altresì un’eti- 
chetta riportante anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, 
numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del tipo», 
categoria dell’esplosivo secondo il T.U.L.P.S., il numero del presente 
provvedimento di classificazione, nome del fabbricante, elementi iden- 
tificativi dell’importatore titolare delle licenze di polizia ed indicazione 
di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. 


Per il citato esplosivo il dott. Toso Roberto, titolare delle licenze 
ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S, per conto della «Pravisani S.p.A.», per lo 
stabilimento sito in Sequals (PN), località Prati del Sbriss, ha prodotto 
l’attestato «CE del Tipo» rilasciato dall’organismo notificato «LOM» 
su richiesta della società produttrice: «Maxam Initiation Systems, S.L.» 
sito in Avda del Partenon, 16, 28042 Madrid. 


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio- 
nale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso stra- 
ordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta 
o centoventi giorni dalla notifica. 


17A07239 
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Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi 


Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013462/XVIJ(53) del 6 ot- 
tobre 2017, i prodotti esplosivi di seguito elencati: 


«Motore Camm Er (LMC)»; 
«Motore Camm Er (SRM)»; 
«Motore Camm Er (Equipped SRM)», 


sono riconosciuti, su istanza dell’ing. Salvatore Spinosa titolare, in 
nome e per conto della ditta «Avio S.p.A.» con stabilimento in Collefer- 
ro (Roma) - Via Ariana Km 5, 200, delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 
T.U.L.P.S, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera 
a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell’art. 53 del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella I categoria 
dell’allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. 


Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari. 


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio- 
nale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso stra- 
ordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta 
e centoventi giorni dalla notifica. 


17A07240 
Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti 


Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011489/XVI (53) del 6 ot- 
tobre 2017, i prodotti esplodenti denominati: 


«Razzo a paracadute white rocket PM 4» (massa attiva 145,8 g); 
«Razzo a paracadute green rocket PM 4» (massa attiva 145,8 g); 


«Razzo a paracadute illuminating Rocket HP PM 4» (massa at- 
tiva 145,8 g); 


«Two stars red PM4» (massa attiva 112,8 g); 
«Five stars white rocket PM4» (massa attiva 138,8 g); 


«Propulsore con ugello per razzo a paracadute» (massa attiva 
45,0 g); 


«Propulsore con governale per razzo a paracadute» (massa attiva 
45,0 g), 


sono riconosciuti, su istanza del sig. Bauducco Francesco titolare delle 
licenze per la fabbricazione, il deposito e la vendita di manufatti esplo- 
denti della IV e V categoria, ex articoli 28 e 47 T.U.L.P.S, in nome e per 
conto della ditta «Panzera S.a.s. di Francesco Bauducco e C.», ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera 4) e 5) del decreto 
legislativo del 29 luglio 2015, n. 123, e dell’art. 53 del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella IV categoria dell’allegato 
«A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. 


Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari o 
all’equipaggiamento che rientra nel campo di applicazione del decreto 
del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407. 


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio- 
nale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso stra- 
ordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta 
e centoventi giorni dalla notifica. 


17A07241 
Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo 


Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/009995/XVIJ/CE/C del 
6 ottobre 2017, il prodotto esplosivo denominato: «Avio 002» è rico- 
nosciuto, su istanza dell’ing. Salvatore Spinosa titolare, in nome e per 
conto della ditta «Avio S.p.A.» con stabilimento in Colleferro (Roma) 
- Via Ariana Km 5, 200, delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto 
legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell’art. 53 del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella I categoria dell’allegato 
«A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. 
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Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari. 


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdi- 
zionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro ses- 
santa e centoventi giorni dalla notifica. 


17A07242 
Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente 


Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010005/XVI/CE/C del 
6 ottobre 2017, il prodotto esplodente denominato: «MBEU98268» è 
riconosciuto, su istanza dell’ing. Klinger Umberto titolare, in nome e 
per conto della ditta «Sicamb S.p.a.» con sede legale e stabilimento siti 
in via Eschido n. 1 - Latina , delle licenze ex articoli 47 e 28 T.U.L.P.S, 
ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decre- 
to legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell’art. 53 del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella V categoria, gruppo «A» 
dell’allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. 


Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari. 


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio- 
nale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso stra- 
ordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta 
e centoventi giorni dalla notifica. 


17A07243 
Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi 


Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010220/XVIJ(53) del 6 ot- 
tobre 2017, i prodotti esplosivi denominati: 


«carica principale in DPX-1 per munizionamento vulcano 76 
mm»; 


«carica compressa n. 1 in DPX-1 per munizionamento vulcano 
76 mm da 18,5 g»; 


«carica compressa n. 2 in DPX-1 per munizionamento vulcano 
76 mm da 46,4 g»; 


«carica compressa n. 3 in DPX-1 per munizionamento vulcano 
76 mm da 121,5 g»; 


«carica compressa n. 4 in DPX-1 per munizionamento vulcano 
76 mm da 132,2 g»; 


«carica compressa n. 5 in DPX-1 per munizionamento vulcano 
76 mm da 124,0 g», 


sono riconosciuti, su istanza dell’ing. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze 
ex articoli. 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «RWM 
Italia S.p.A.,» con stabilimento in Domusnovas (CI) - località Matt’è 
Conti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera a) 
del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81, e dell’art. 53 del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella II categoria 
dell’allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. 


Tali prodotti sono destinati esclusivamente ad impieghi militari. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio- 
nale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso stra- 


ordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta 
e centoventi giorni dalla notifica. 
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MINISTERO DELLA SALUTE 


Decadenza dell’autorizzazione all’immissione in commer- 
cio del medicinale per uso veterinario «Amoxilin» 


L’autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ve- 
terinario AMOXILIN - A.L.C. n. 102341, di cui è titolare MSD Animal 
Health - S.r.l. -via F.Ili Cervi Palazzo Canova s.n.c. - 20090 Segrate 
(Milano), è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate. 


Motivo della decadenza: non più effettivamente commercializzato 
per tre anni consecutivi, ai sensi dell’art. 33, comma 6, del decreto legi- 
slativo 6 aprile 2006, n. 193. 


17A07232 


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso veterinario «Vetib 200 mg/ml so- 
luzione iniettabile per bovini, suini e cani. 


Estratto provvedimento n. 589 del 6 ottobre 2017 


Medicinale veterinario: VETIL 200 mg/ml soluzione iniettabile 
per bovini, suini e cani. 

Confezioni: 

flacone da 50 ml- A.L.C. n. 101787012; 
flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101787036; 
flacone da 250 ml - A.L.C. n. 101787024. 

Titolare dell’A.I.C.: Fatro S.p.a., via Emilia n. 285 - 40064 Ozzano 
dell’Emilia - Bologna. 

Oggetto del provvedimento: si conferma l’accettazione della modi- 
fica come di seguito descritta: 

Variazione tipo IA, C.I.1 a) 

Decisione di esecuzione della commissione del 10 luglio 2017 re- 
lativa, nel quadro dell’art. 35 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all’immissione in commer- 
cio dei medicinali veterinari contenenti tilosina somministrati per via 


parenterale e destinati al trattamento della mastite bovina causata da 
Mycoplasma spp. 

I lotti devono essere adeguati alla modifica suddetta entro novanta 
giorni dalla data del presente provvedimento. 

Il presente estratto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 


Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato 
all’impresa interessata. 


17A07233 


Autorizzazione all'immissione in commercio del medicina- 
le per uso veterinario «Apsaliq Colistin 3.000.000 UI/ml» 
soluzione per uso in acqua da bere/latte per suini, bovini, 
ovini, polli e tacchini. 


Estratto decreto n. 124 del 4 ottobre 2017 


Procedura decentrata n. ES/V/0270/001/DC. 


Medicinale veterinario APSALIQ COLISTIN 3.000.000 UI/ml 
soluzione per uso in acqua da bere/latte per suini, bovini, ovini, polli 
e tacchini. 

Titolare A.I.C.: la società Andrés Pintaluba, S.A., Poligo- 
no Industrial Agro-Reus, C/ Prudenci Bertrana n. 5, 43206 - Reus 
(Tarragona)-Spagna. 

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Andrés Pinta- 
Luba, S.A., Poligono Industrial Agro-Reus, C/ Prudenci Bertrana n. 5, 
43206 - Reus (Tarragona) - Spagna. 


Confezioni autorizzate e numeri di A_I.C.: 
flacone da 1 1 - A.I.C. n. 105020010; 
flacone da 5 1 - A.LC. n. 105020022. 
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Composizione: ciascun ml contiene: 
principio attivo: colistina (come solfato) 3.000.000 UI; 


eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acqui- 
sita agli atti. 


Specie di destinazione: bovini (vitelli), ovini (agnelli), suini, polli 
e tacchini. 


Indicazioni terapeutiche: 


trattamento e metafilassi delle infezioni enteriche causate da £. 
coli non invasivo sensibile alla colistina; 


prima del trattamento metafilattico deve essere stabilita la pre- 
senza della malattia nella mandria. 


Validità: 
periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per 
la vendita: 3 anni; 


periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento 
primario: 3 mesi; 


periodo di validità dopo diluizione conformemente alle istruzio- 
ni: 24 ore. 


Tempi di attesa: 
bovini (vitelli) e ovini (agnelli): 
carne e visceri: 1 giorno; 


latte: uso non autorizzato in animali che producono latte per 
consumo umano; 


suini: 
carne e visceri: 1 giorno; 
polli e tacchini: 
carne e visceri: 1 giorno; 
uova: zero giorni. 


Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione 
di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile. 


Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata. 
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ADELE VERDE, redattore 


DELIA CHIARA, vice redattore 
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MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico: 


— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma 7 06-8549866 


— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e 
www.gazzettaufficiale.it 


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per 


corrispondenza potranno essere inviate a: 


Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 

Vendita Gazzetta Ufficiale 

Via Salaria, 691 

00138 Roma 

fax: 06-8508-3466 

e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it 
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di 
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il 
DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato 
in contanti alla ricezione. 


Tipo A Abbonamento ai fascicoli del 


GAZZETTA & UFFICIALE 


DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) 
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE | (legislativa) 


[a serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: 


(di cui spese di spedizione € 257,04)* 
(di cui spese di spedizione € 128,52)* 


Tipo B_ Abbonamento ai fascicoli del 


la serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: 


(di cui spese di spedizione € 19,29)* 
(di cui spese di spedizione € 9,64)* 


Tipo C Abbonamento ai fascicoli del 


la serie speciale destinata agli atti della UE: 


(di cui spese di spedizione € 41,27)* 
(di cui spese di spedizione € 20,63)* 


Tipo D Abbonamento ai fascicoli del 


la serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: 


(di cui spese di spedizione € 15,31)* 
(di cui spese di spedizione € 7,65)* 


Tipo E Abbonamento ai fascicoli del 


la serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: 


CANONE DI ABBONAMENTO 


- annuale 
- semestra 


- annuale 
- semestra 


- annuale 
- semestra 


- annuale 
- semestra 


€ 
€ 


438,00 
239,00 


68,00 
43,00 


168,00 
91,00 


65,00 
40,00 


- annuale 
- semestra 


(di cui spese di spedizione € 50,02)* 
(di cui spese di spedizione € 25,01)* 
Tipo F. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: 
(di cui spese di spedizione € 383,93)* 
(di cui spese di spedizione € 191,46)* 


167,00 
90,00 


- annuale 
- semestral € 


819,00 
431,00 


N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili 


CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 


Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) 


PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI 
(Oltre le spese di spedizione) 


Prezzi di vendita: serie generale 
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico 
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico 


I.V.A. 4% a carico dell’Editore 


PARTE | - 5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI 
(di cui spese di spedizione € 129,11)* 
(di cui spese di spedizione € 74,42)* 


- annuale 
- semestrale 


302,47 
166,36 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II 
(di cui spese di spedizione € 40,05)* 
(di cui spese di spedizione € 20,95)* 


- annuale 
- semestrale 


86,72 
55,46 


Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1,01 (€ 0,83 + IVA) 


Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte Il viene imposta I.V.A. al 22%. 

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto 
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica 
abbonamenti@gazzettaufficiale.it. 


RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI 


Abbonamento annuo 
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% 
Volume separato (oltre le spese di spedizione) 


€ 190,00 
€ 180,50 


I.V.A. 4% a carico dell’Editore 


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e 
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e 
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le 
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. 
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi 
potranno essere forniti soltanto a pagamento. 


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. 


RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO 


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C. 
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